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19 81 PORTSMOUTH HOSPITAL — BED NEEDS 

Acute Care-*- 594 
Light Care : 

37 . 5% 2 x 594 = 223 

Alcohol Rehabilitation Unit Needs 15 

Total Beds 832 



1 25% of these beds are single-bed rooms, expandable to 
two-bed rooms . 

2 

The accepted DOD percent (see San Diego Study) , which was 
800 acute care beds vs. 300 light care beds - 37.5%. 



1 



LCDR L Hayet, CEC , USNP 
6 Dec 1976 



19 81 PORTSMOUTH HOSPITAL 
AC UTE BEDS— REQUIKEMENTS- -RT^flPTTTTT.aTTn N 



PT TT C 

m^ci^ci^G^ ATJPL d ispersion beds 

Active Duty 236 + 5g = ^ 

Dependents of Active Duty - 

Direct Care 145 + 36 m 



CHAMPUS 1 



Subtotal 



51 + 13 = __64 

540 



Retired, Dependents of Retired, 

and Deceased2 + 1Q% Qf 54Q 



Total Acute Beds 



54 
5.94 



X A calculation to justify that these military Ws are used 
more economically than civilian beds, to follow. 

2 The 10% is a DOD limitation. 
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POR TSMOUTH HOS PITAL—EXPECTED 2 ADPL 1 



19 75 Patient Days Personne^teading 1981 Expected 3 1981 Exp-ct~d 4 

- Actual MSE^ed 3g7r Patient Days aSpt 

Active Duty 186,415 76,356 88,800 97,914 85,986 2 36 ^ 

Dependents 

Active Duty 45,807 48,253 127,237 139,752 52,999 145 



1 

ADPL - Average Daily Patient Load (Patients a Day) . 

2j % nf^ g ., the " ex P ected " Patient days in calculations, the results in 
terms of "teds" are only "acute care beds/' after application^: SspSsSn 
factor; . x.e. , expected ADPL x Dispersion Factor = Acute Care Beds 

3 

Pe rsonnel Load ing 1981 

Personnel Loading 1975 x 1975 Expected Patient Days, 
a Day^PEK^^ Patient ^ ****** by 365 da Y s /^ = Expected Patients 



PORTSMOUTH HOSPITAL 
C HAMPUS WORKLOAD— DEPENDENTS OF ACTIVE DUTY — ADP L 

HOSPITAL DAYS 1 

CHAMPUS Workload 17 4 no 

1/1/75 to 12/31/75 ' 

Completed Billing During 

Reporting Period Only = 91.7% 

Calculation Hospital Days = 17 4 09 

' 91.7%- ~ 18,985 

Recoverable CHAMPUS Workload: 

Assume 90% Recoverable: 90% x 18,985 = 17,087 Hospital Days 

Projected to 1981: 17#087 x 139,752 (Dependents of ACDU - 1 981) 

127,237 (Dependents of ACDU - 1976)' 

18,768: Patient Days - 1981 Projection 
ADPL : 18^768^^ = ^ & 



_ ** r ° m ° CHMp US, Denver, printout of 1975 Calendar Year 
titled "All CHAMPUS User Beneficiaries for Period 01/01/75 
through 12/31/75. ■' A teaching hospital such as Portsmouth 
Hospital wxll provide all dependent services except Psychiatric 
and Dental; therefore, Computer Printout Data indicate! 



;s : 



Delivery 3,661 Patient Days 

Medical 5,137 Patient Days 

Surgical 8,790 Patient Days 

Less Dental - 179 Patient Days = (240 -Hosp Days x 47 DEPA CDU)_ 

rrVvt _ , n ,„ (63 Total Dental Admissions) 

Total Patient Days 17,409 
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DATA FOR PLANNING MODEL: 

ACTUAL AND EXPECTED WORKLOAD 
NAVREGMEDCEN PORTSMOUTH 
1975 



PATIENT DAYS 



PATIENT CATEGORY 


DISCHARGES 1 


ACTUAL 1 


EXPECTED 


Active Duty 


7,230 


186,415 


76,356 


Dependents of Active Duty 


9,913 


45, 807 


48,253 


Retired 


2,272 


25,984 


21,317 


Dependents of Retired 


2,968 


25,535 


20,958 


All Other 


136 


1,178 


'734 


TOTAL WORKLOAD 


22,159 


284,919 


167,678 



Source: BUMED Code 023, 1 Dec 1976. 



"'"Information front Naval Medical Data Services Center and 
Naval School of Health Care Administration, 2 Dec 1976. 
2 

From U.S. National Commission on Professional and Hospital 
Actxvxties, Professional Activity Study (PAS), on 1 Dec 1976. 
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PO PULATION PERSONNEL LOADING— PO RTSMOUTH HOSPITAL 



Active Duty 

Dependents of Active Duty 
Retired Personnel 
Dependents of Retired , and 
Others 

TOTAL 



—J^JS 1 1981 2 

88,800 97,914 

127,237 139,752 

16,929 17,473 

Deceased 47,683 49,923 

3-1,613 31,796 

312,262 . 336,858 



ig75 lFrom Personnel Loading Plan, Tidewater Area, of 27 February 



1976 



2 From Personnel Loading Plan, Tidewater Area, of 28 July 



PORTSMOUTH HOSPITAL 



OUTPATIENT FACILITIES USED 



CLINIC 


1 

UNIT 


1976 


MULT . 


2 

RATIO 


PROJECTE 


General Practice 


Visits/yr 


39, 000 


336,858 


t 324,388 


40, A99 


Dermatology 


Visits/yr 


21,194 




ii 


22, 008 


Cardiology 


Visits/yr 


9,4 97 




if 


9,862 


ECG 


Tests/wk 


416 




ii 


431 


Chest 


Visits/yr 


23,478 




ii 


24,381 


Inhalation Therapy 


Treat. /wk 


61 




ii 


63 


Internal Medicine 


Visits/yr 


53,473 




ii 


55, 529 


Gastroenterology 


Visits/yr 


7,239 




ii 


7, 517 


Neurology 


Visits/yr 


5,743 




ii 


5,964 


EEG 


Tests/wk 


38 




ii 


39 


Surgery 


Visits/yr 


21,762 




ii 


22,599 


Plastic Surgery 


Visits/yr 


5,942 




ii 


6,170 


Orthopedics 


Visits/yr 


41,801 




ii 


43,408 


OB-Gyn 


Visits/yr 


48,690 




ii 


50,561 


Ophthalmology 


Visits/yr 


48,833 




ii 


50,710 


Otorhinolaryngology 


Visits/yr 


14,705 




u 


15,270 


Pediatrics 


Visits/yr 


60,074 




ti 


62,383 


Adolescents 


Visits/yr 


25,746 




ii 


26,736 


Psychiatry 


Visits/yr 


12, 219 




ii 


12,689 


Urology 


Visits/yr 


22,731 




ii 


23,605 


Pharmacy Work Units/mo 


62,647 




ii 


64,640 


Films Exposed 


Each/yr 


358,090 




)! 


371,855 


Radiology Work Units/yr 


358, 090 




11 


371,855 


Physical Therapy 


Visits/mo 


17,274 




11 


17,938 


Occupational Therapy 


Visits/mo 


15,378 




II 


15,969 


Deliveries 


Each/yr 


4,352 




II 


4,519 



Additional Info 

Hosp. Admis (197 5) Per Yr 
Central Clinic (1976) Visits/yr 
ACDU Mil. Pop. (1976) 
Dep. of ACDU Pop. (1976) 
Industrial Pop. 
Dental Officers 
(On board Dec 1976) 



22,159 
452, 585 
92,951 
132,245 
0 
17 



23, 011 
469,983 
97,914 
139,752 
0 
18 



1 Unit values required by BUMED computer space plan program 
to design hospital departmental square footage. 

2 Per Personnel Loading Plans, Tidewater: of 28 July 1976; 
1976 - 324,388 Total Authorized; 1981 - 336,858 Total Authorized 
Projection, by population serviced. 



Per LT Joe McBride, MSC, USH ( BUMED Code 612A}", 6 Dec 1976. 



PORTSMOUTH HOSPITAL 

FY 1976 1 

MEALS DATA. 2 



1. Rations Per Day: Average peak meals - 



900 



984 
946 
940 
921 
917 
917 
899 
898 
894 
890 
871 
866 



Rations (All Meals) 



n 

II 
II 
II 
11 
Tl 



II 
II 

ir 
II 
II 
u 
ll 

I! 

17 



(27 Jan 1976) 
{26 Feb 1976) 
(29 Jan 1976) 
(21 Jan 1976) 
(7 Jun 1976) 
(24 Aug 1976) 
(17 Mar 1976) 
(13 Jul 1976) 
(12 May 197 6) 
(28 Apr 1976) 
(8 Sep 1976) 
(29 Sep 1976) 



Dining Room and Cafeteria (noon meal only) .- Peak Meals - 



881 



881 
771 
712 
706 
703 
695 
683 
683 
678 
678 
670 
668 



13 Oct 

14 Jun 

14 Jan 
20 Jan 

15 Sep 
13 Sep 
13 Jan 
26 Feb 
3 Aug 
2 2 Jul 
25 Feb 
12 Apr 



1971 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 



3. Patient Trays (All meals in day): Average Peak Meals 



440 



460 
460 
459 
459 
455 
452 
443 
430 
427 
427 



13 Jul 
28 Jun 
9 Mar 

6 Feb 
19. May 
2 9 Sep 
22 Mar 

14 Jan 
20 May 
31 Aug 



1976 
1976 
1976 - 
1976 - 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 



- Supper 

- Supper 

■ Supper 

■ Dinner 

- Supper 

- Supper 

- Supper 

- Supper 

- Dinner 

- Supper 



1 Unit values required by BUM ED computer space planning program 
- to derive hospxtal departmental square footage. - 

2 Source: FONECON of 7 Dec 1976 with Mrs. Mathews in office 
of LCDR Chegash, MSC, USN, NAVREGMEDCEN PTSMH VA (8 04-397-65 4.1 jc831) 
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BREAKDOWN OF ACUTE BEDS - 19 81" 



Acute 



Proposed In Computer 



Medical/Surgical Beds (eight 40-bed units) 


2 

320 


320 


Pediatrics " 


50 


50 


Psychiatric " 


100 


100 






/ z 


ICO 


30 


30 


ecu 


10 


10 


V— a J. U. J_(_J H 1 1CJ L a. C _L C 


X £ 


±Z 




594 


594 


Light Care 






Five 5 0-bed units (for computer purposes) 


223 


250 


Alcoholic Rehabilitation Unit 






(Common size unit) 


15 


15 




832 


859 



Calculation of 6 Dec 1976 by L. Hayet, LCDR, USNR, indicates 
582 required. 

2 

With 582 beds calculated, this is projected bed breakdown 
per Mr. Jim Brassfield, BUMED Architect, on 8 Dec 1976, 

a - Intensive Care: Maximum of 10% of Acute Care Beds 
= 5 8 beds maximum. 

b. Medical/Surgical Nursing: Approximately 50% of 
acute beds to be medical/surgical nursing @ 40-bed units. 

3 

To be reduced to 8 32 by one of the 50-bed (light care) 
units being reduced to 223. 
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HISTORY 
PORTS MOUTH HOSPIT AL 

A. 7_M arch 197 4 Master Plan . -1 nA <. „ , 

1,045 Beds to 1977 

Existing Sg.Ft. (alteration) = 4 97,500 SF 
Addition 24^939_SF 

Total Sg.Ft. " 738,43 9 SF 



B. 1 March 1975 BFRL , nAn _ _ 

1,040 Beds to 1980 

Total Sg.Ft. 12A,655 SF 



C 9 December 1976 L. Hayet Modification Per GAO + 

832 Beds to 1981 

Existing Sg.Ft. = 497,500 SF 

Addition = 402,711 SF 

. Total 900,211 SF* 

* Per first run of computer space program. 
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PORTSMOUTH HOSPITAL 1981 
TRAINING FACILITIES 

1 

500 students; 100 staff 
2 

Reference P-80 

171-10: Academic Instruction Building 
Assume : 

Classroom size: @ 30 seats per classroom - 630 SF/classroom 

50 0 students =16.6 17 classrooms 

3 0 seats 

Add for scheduling @ _J3 classrooms 

2 0 classrooms total 

Multiply 20 classrooms x 630 SF = 12,600 SF 

Planning Factor ^ 2.25 x 12 , 600 = 28,350 SF total 

Space Plan Estimate (Bldg. 120' x 70* +) 

1st Floor 8,400 SF Admin & services 

2nd Floor 8,400 SF 10 classrooms 

3rd Floor 8,400 SF 10 classrooms 

(Mechanical) 3,150 SF 

28,350 SF 



Plus parking, EM Quarters, Exchange Facilities, recreation 
facilities, etc. 



1 Size of training needs per Admiral Cox info to LCDR L. Nichols 
week of 1 Dec 197 6. 

2 P-80, pg 170-6, Change 2, May 1975. 
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FACT SHEET 
EXISTING PORTSMOUTH HOSPITAL 



( 



REUSE 



SAME SITE 



PRO 



COM 



1. Reuse traditional site. 



1. Only 114 acres. 



2. Lass costly - much less. 



2. Old utilities, etc. 




3. No problem with present 
hospital building re- 
utilization. 



3. Old building - requires 
compromises in functional 
criteria. ' - 



4. Not in population center. Ip 

5. With construction, medical 
services in existing . hospita 
a problem. 

6. Construction & Design: 

a. Lower slab-to-slab / 
heights. 

b. Lower utilization of 
existing configuration. 

c. Less energy conservation. 



12 



c-j O <"3 r~ in !— r» iJ- «— a r- a *— 

LlMNi^OOfliao f» m tN 

-r in o o o i~» e; er> a o 

>n o cn c3 o =3 co en 















o 


o 


ri 




5 


in 


o 


o 




o 


>• 




» 


* 


* 






• 


o 


3- 




c— 




o 




n 


o 


o 








»— * 


- — - 


*— 







,-1 
u 



o 
tt 

-i n 

.-> U 

E-< tc 

i -. m 

w 

O 



o 

M 

r > 

H 
f ) 



--■> 

■< 

£1 1/1 f-" 
O O 

£C| -i ^ 

n r» 3 

a 
ci 



n 
o 



C4 
£ i 
■y, 
W 

••< o 

O ctl 

C7I 
O 



M 

H 
CJ 

W .-I 

r: o 
si a 

nt -J 



M 
O 

S-H tH 
U ft< 
r 

h <::• 
in 

>' 

HI CO 

^ o 

H BS 
H 

w 

o, o 
n 

Ml 



Er* :J 

lr. t 
N. 

01 !« 

O « 

t: o 

o SO 



BKO HAHE 



KO SIZE PRODUCT PAH PO 



26 0 


££ATIS5-AS.Ea-0S 


i no 


1*0 


10 


ST 


261 


CLOTIHNG-ALCOVE-DS 


1 5 


5 


0 




231 


HALE-PATIE2FT-TOILT : 


1 75 


75 


3 


FX 


232 


FEH ALE-PA TIE ft T-TOILT 


1 50 


50 


2 


FX 






TOTAL 


270 







* * *************** ******* ************************** 

DPT COSTHOt-BECORDS-DS 

BKO NAME SO SIZE PRODOCT PAH PD 

262 COKTROL-AEEA-DS 1 115 115 0 

263 RECORDS-STOIUKE-DS 10 0 0 

TOTAL 115 

DPT ADKIN'ISTKATIOK-DS 

B HO NAtfE KO SIZE PEODOCT PAR PU 



117 


CO-SDO-DIR-OFFICS ' 


1 


150 


150 


0 




31 


TOILET-EXEC 


1 


30 


30 


2 


?x 


233 


SECS2ETARI-HAITISG 


1 


120 


. 120 


0 




234 


XO-OPFICE 


1 


150 


150 


0 




327 


DSP-DIR-OFFICE 


1 


150 


150 


0 




27 


OFFICE -A DilIN-OFFCR-U 


1 


110 


110 


l 


PR 


26fl 


AD.MIS-CLERX-DS 


1 


0 


0 


0 


PR 


235 


PERSGNKEL-CLERK 


0 


85 


0 " 


1 


PR 


113 


CHIEF -MA A 


1 


110 . 


110 


1 


PI! 


236 


SEUlOR-EliLISTED-AD VR 


0 


no 


0 


1 


PR 


237 


SUPPLY -FISCAL-OFFICE 


1 


110 


110 


1 


PR 


323 


SUPPLY -CLERK 


1 


05 


05 


0 




233 


TI? UG-CAKEER-CODHSEL 


0 


110 


0 


1 


PS 


265 


CQNF-RM-LIB-DS 


1 


2ii0 


240 


0 




239 


AUDIO-VISUAL 


1 


125 


125 


0 








TOTAL 


1,330 







DPT ORAL-DIAGNOSIS-DS 





KAHE 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PO 


106 


STD-DENTAL-DCR 


2 


115 


230 


0 




266 


I-EAY-EXPOSUEE-DS 


0 


115 


0 


0 




226 


X-RAl'-FAKOSAKIC 


0 


36 


0 


0 




267 


x-rai--develo?ii;g-ds 


0 


60 


0 


0 




263 


AUTO-PROCESSOR -DS 


0 


15 


0 


0 




120 


DEPARTMENT-CHIEF 


0 


115 


0 


1 


PR 






TOTAL 


230 







***************************************. ** 

DPT PREV 'E-DEKT-DS 



ibV 2 115 23Q C 

120 ^.-iEST-CHIE? 0 115 0 1 PR 

TOTAL 690 

DPT RESTORATt\'3-DEKT-DS 



BHO BAHE 



HO SIZE PRODUCT PAS PU 



272 GEM-DOR -RESTOS-DS 

273 BADIAL-HODttLE-DS 
120 DEPAHTHIMT— CHIEF 



2 115 
0 1010 
O 115 
TOTAL 



230 
0 
0 

230 



0 

a dh 
1 pr 



******* 4 *********** ********** *************************************:***********### 

DPT QSA1-5BEGERY-DS 



QiJO NAflE 


HO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 














107 SURGERY-DOR-BYE 


1 


115 


115 


0 




274 GEN-DQR-I! YE-SURG-DS 


0 


115 


0 


0 




12a scrub-alcove 


1 


80 


80 


0 




130 EECOWERY-RODH 


1 


115 


115 


0 




33 TOILET-SHOiiER-LAV 


1 


45 


45 


3 


FX 


120 DEP ARTMEBT-CrilE? 


0 


115 


0 


1 


PR 




TOTAL 


355 







DPT PERIOD0>lTIA-DS 



B!J0 NAH2 



HO SIZE PRODUCT PAR PU 



275 PERIO-DOR-HVE-DS 
120 DEPARTMENT-CHIEF 



0 115 0 0 

0 115 0 1 PR 

TOTAL 0 
*************************##*********^ 

DPT ENDODO'ITIA-DS 



BHO HAKE 



HO SIZE PRODUCT PAR PU 



276 £K DO-DOR -HVE-DS 
120 DEPAHTHEHT-CBIEF 



0 115 0 0 

0 115 0 1 PR 

TOTAL Q 
******** ************************#******** 
DPT PROSTHODOKTIA-DS 



BHO sa»E 



NO SIZE PROD0CT PAR PU 





— »- 








277 PR0STUETIC-D0R-D5 


0 


115 


0 


o. 


2U3 PROS -BULK -STORAGE 


1 


0 


0 


0 


122 LAD-BASE -REQ 


1 


ilOO 


ttOO 


0 


27B LA3-!^0-BENC!:ES-DS 


1 


0 


0 


■ 0 PB 


123 LAS « -COBLT-CAST 


1 


80 


SO 


0 


215 III .DIKG-ROO.I 


1 


80 


B0 


0 


2IJ6 LA3-^..jWN-A!iD-QilIDGE 


1 


120 


120 ■ 


0 


12H LA8-C khji HTrs-Rnnx 


1 


nn 


an 


ft 



1 c 



TOTAL 76 0 

**** ****** ********* ******************************** 

DPT ji_T"OF?ICS-DS 



*************** 



DHO H AME 
279 OPPICB-CONSULT-DS 



NO SIZE PRODUCT PAR PU 

1 pa 



1 115 115 
TOTAL 115 

************* ***<:***^ ***********************************.■**********¥*****■******** 

DFT CE3iTaa.I-STERII.-DS 



b:,'o name 



NO SIZE PRODUCT PAE PU 



U2 INSTRKKT-SCRUB—PREP 
200 STEKUIZATI03-DS 
14*1 RECBSSEO-SIESILISEES 



50 



EA 



1 50 
1 115 

1 120 120 

TOTAL 205 

4* *** + S 1, ************* *4r** ************* ********** 

DPT SUPPORT-SLEKEHTS-DS 





II A HE 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


231 


DENT-SUPPLY-STORE-DS 


1 


115 


115 


0 




131 


KEPAIR-ROOH 


1 


ISO 




0 




126 


LIKEK-ROOH 


1 


80 


ao 


0 




282 


HOU3EKEEP-50PPLY-D5 


1 


50 


50 


0 




15 


JAK1TOR-CLOSET 


1 


HQ 


40 


0 




250 


MJTY-aOOM 


1 


115 


115 


0 




0 3 


TOIL £ T-5 HQKER -I A V 


1 


45 


15 


3 


PX 


1 J 2 


STA?P-LKE-0?PICEi? 


1 


120 


120 


12 


LK 


283 


STAPP-LKR-Efl-DS 


1 


40 


40 


4 


LK 


347 


STAff-i.KVt-1'M-DS 


1 


10 


10 


1 


LK 


251 


S ■£ A P ? -TO I LET-0 PPICEE 


1 


200 


200 


0 


Ft 


2S4 


ST J i J F-TOILET-EH-DS 


1 


100 


100 


Ii 


FX 


3M.a 


S TA ? I- - TO ILE T— P li-DS 


1 


50 


50 


2 


FX 


13 5 


lou:k:e-officer 


1 


195 


195 


0 




2 y 5 


L0UN SE-EH-B3 


1 


115 


115 


0 




3 1» S 


LOUS CJB-PH-DS 


1 


115 


115 


■ 0 






C E N T J-: AL-EV AC-EQUP— DS 


1 


50 


50 


0 








TOTAL 


1,620 







** ♦ ** #< ** f **** ************************ *^ v ********* i- ****** *^ ****** *************** 
D! J T SI?ECIAL-REQ-PS 



KO SIZE PRODUCT PAR PU 



111 Tf.iYIBIKG-BOS 

112 i'EACiilUG-DQR 



0 115 .00 
0 115 0 0 

TOTAL 0 

»•*•* **********************************-» + **##***#***********************<i**# 

DPT ADHIKISmTIOH-H 



KO SIZE PROS OCT PAR PU 



17 



--> < 
3 52 
353 
354 

■? r. 



-eh 1 



356 
357 
353 
359 
3G0 
361 
352 
363 

3&i* 

365 
366 
36? 
368 
369 
370 
371 
372 
37 3 
3? U 
375 
375 

37 7 
375 
379 
300 
35 1 

. 33 2 
353 

■ 30 4 
385 
386 

38 7 

J 359 
i -j a n 



D*"i- CO-OFFICE 
0 i>X:£ -CO-TOILET 
D?TY-CO-SEClf-Or?IC" 

EXEC-OFF-TOILET 
EXEC-OFF-SECY-OFF 
AD3-J.SST-0FPIC3 

fl T>fs_o?Fier;ri -office 

?tDH -OFF -TOILET 
SOt-OFF-SECJ-VAIT-RH 

adk-off-clerks-off 

■CB-HUBSE-OFFICE 
Cil-lIUaSE-TOILET 
Cii-iJURSE-ASST-OFF 

CH-HliaSE-SECX-KAlT 
CM -SURSE-EMC-COORD 



CB-StiaSE-A»EST-IBS»5 

ca-SDSSE-OS-mSTB 
CH-HaRSE-SKLSl-D-TEHG 

CS^-SUSSE-COsJX'-BH 

PVTiH-psoj-assisTauT 

PL AH -PRO J-STAFF 
PAT-AFF-OFFICFU-OFF 

p iiT- JiFF- CLERICAL 
p A T-£FF-D2 CEDE HT-CKS 
pAT-AFF- RESISTS AT— BE 
KEC-p.EC-LIfAKCH 
K"D-r;3C-TSA!;s-I 
j-SD-EEC-SFtiKS-SUPV 
SED-RECO'IDS 
ii f D-REC-STORAGE 
flED-UEC-DES-WKEJI 
BAG-ROQK 

HII-IIAISDK-OFFICES 
FlL- 1 T SI SO>f -CLERKS 
GEH~S\lC3-I>ISSCfOR 
UEU-SVCS-OFF1CE 
QEli -<;\'CS-CEU-FILES 
LEGAL -OFFICE 
L 3 G A L -OFFICE- CLERKS 
Pi-T(S-OFFICEF. 
ppncj-OPflCHS-SECl 
p.ipS-V.ILITARI-BBAHCB 
Kii'S-CIVlLiAS-BEAHCH 
TKiiG-B'.USCa-OFFICE^ 

* t.» ♦ ••»********** **** ******** 
p?T JsBHXiriETEATIO!?-!! 



331 
392 
293 
394 
39 5 
35d 
347 
3v5 
33 3 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
"i 
"i 
1 
1 
1 
1 
1 

TO 



21! C 
4 00 
200 
30 

no 

200 
30 
110 
320 

200 
30 

no 

400 
200 
30 

no 
no 

110 

no 

110 
160 
300 

no 

160 

no 
no 
no 

320 
400 
640 
110 
160 
2550 
300 
SG2 
330 
11 0 0 

no 

320 
600 

no 

160 

mo 

110 

noo 

400 
1 1| 0 
200 



2B0 


2 PR 


4 00 


0 


200 


i pa 


30 


2 FX 


no 


1 PE 


200 


1 PR 


30 


2 FX 


110 


1 PR 


320 


4 PR 


200 


1 PR 


30 


2 FX 


110 


1 PR 


400 


6 PR 


200 


1 PR 


30 


2 Fi 


no 


1 PR 


no 


1 PR 


110 


1 Pit 


110 


1 PR 


110 


1 PR 


160 


2 PR 


300 


0 


no 


1 PR 


160 


2 PR 


no 


l PR 


110 


1 PR 


no 


0 


320 


4 PR 


400 


5 PR 


640 


8 PR 


110 


1 PR 


160 


2 PR 


2,&58 


0 


300 


0 


502 


0 


330 


3 PR 



13, 

: !f -> t ****** 



400 

140 
320 
600 
1(40 
160 
140 
110 
400 
400 

140 

200 
470 



5 PR 
1 PR 
4 PR 
0 



1 PR 

2 PR 
1 PR 
1 PR 
5 PR 
5 PK 
'( PR 
0 



5IS***********************»*************** 



BNO SAH.2 

40 0 
401 



HO SISS PRODUCT PAR 



HAKCfl-CLESKS 
;. £ _r,IV-OFFICE 



4C2 OPS-SVCS-CH2EP 



160 


160 


2 pa 


160 


•150 


2 PR 


140 


no 


1 PR 




240 


3 PR 



18 





'CiJ-CU.'L-ilO'u'IP 






'1,000 


o 






■'ICE 




160 








4i 


../.Ciil n e-rcom 




800 


;i f n 

w v v 






40 a 


-.PEC-SYCS-OFFICER 




i J; n 

1 *i u 


14 0 


1 


T>T) 

XT _'. 


£> 1 Q 




1 


1 0 U 


1 ft/1 




1 J K 


4 1 1 


g» i ur.jQi LETS-HALE 


1 




1 1 s 


< 
-> 


J. A. 


412 


£ T A F T - T 0 1 L E T S - F *-' r ! A L E 


1 

1 


300 


300 


19 
1 i 


V Y 


413 


yiSCAL-SUPPLY-CHIEF 




110 


1 10 


T 
1 


PR 


4 14 


FI5CAL-B3-9EAD 




BO 


so 


i 
1 


PR 


4 1 5 


F I SCAX-S U I' -fiJT-A H A L 




bO 


ft ft 




f n 


416 


FI^CA L-A G' T '-CA SIFTER 


- 






-J 


* il 


417 


F I SC SL -V E \ -5 UP 7 




8 Q 


o u 


I 


r il 


418 


* i iJ V / 1 4j J1 , I , 1 I n 1 ii Jt >J 




00 


ft (\ 


1 




419 


FISCAL - ;<RK-ACC-CLKS 


- 






■a 


r it 


42 0 


c UPPL Y -ET'-H E A 0 




110 


Tin 
i i \j 


1 
I 




42 1 


c U P P L 'i - 1 v , C 3— PUD-C S H R 


- 


ITU 




i 


r It 


4 2 2 


SUPPLY -W 0RK-STA-SUP7 




u u 


fin 


-t 

I 


PT> 


4 23 






'1 fl 0 




u 


■r It 


15 


JA1JIT0R-CLCSET 


4 


40 




0 








TOTAL 









DPT HA 1!I -LOBBY 



BJiO V A HE 



HO EIZE PRODUCT PAH PU 



424 


H AIK-LOBDY 




1 1164 


1,16£f 


0 




425 


IWFOHHATIOK 




1 160 


160 


2 


PR 


426 


0D-Of?ICS 




1 160 


1C0 


2 


PH 


427 


PUQLIC-IOILETS 


-HALE 


1 125 


125 


5 


FX 


4 28 


POBilC-TOItETS 


-P2H 


1 100 


100 


4 


FX 








TOTAL 


1 ,70 'J 







DPT POST-OFFICE 



BliO HA 8 2 



HO SIZE PRODUCT PAR PU 



429 


PUBLIC-AfiEJ 


1 


140 


140 


0 


430 


0 S - P 0 S T A L - V? 0 ?. K - A B 2 A 


1 


200 


20 0 


0 


431 


US-POSTAL-REC-ROOK 


1 


no 


■no 


0 


432 


HOSP-H AIL-POST -BOXES 


1 


400 


400 


0 


433 


.^ESSAGE-CEKTER 




1 10 


no 


0 






TOTAL 


9 60 





DPT K E DIC A L -LIBRARY 



BKO KAK2 NO SIZE PRODUCT PAR PU 



434 LIBRARIAN -OFFICE 1 140 140 1 PR '. ' 

. 435 R t'A DIllHa-BJ! - SEATING 1 240 ■ 2 40 0 

436 C R A J) G I K'a - DE S K 1 200 200 0 

437 !?02KR00a 1 200 200 0 
430 STACK-AREA , 1 400 400 0 

' TOTAL 1,1 UQ '' * ' , 

:***f ************ *^** ****************** + ******** 

DPT PAT a . -LIBRARY . 



U3 r 


i3-I>K-5EATIHG 


1 


250 


250 


TO 




-tlUISG-JiQOll 


1 


100 


ISO 


0 




■.ojSKSOOJi 


1 


140 


14 0 


0 


1142 


STACK-ARE 31 


1 


300 


300 


0 




BOOK-CARTS 


1 


no 


no 


0 






■ TOTAL 


9cJ0 





I'D 



******************* ******************* ****************************************** 

DPT GEH-COHPESEK'CE-ROOKS 



SXQ HAKE 



444 COUFEEEKCE-ROOH 
44 5 XSilHIBS-fiGOH 



NO SIZE PRODUCT PAR PI! 



1 690 630 0 

1 320 320 ■ 0 

TOTAL 1,010 

***¥*1IV-** **************** **** *************************************************** 

DPT EDDCATIQS-1HJIKJH5 



NO SI2E PEODUCT PAH PC 



1 200 200 1 PR 

1 110 110 1 PS 

i 30 30 2 yx 

TOTAL 340 

******************************************************************************** 
DPT ADHITTIHG-DISPOSITK 



44 6 DIH-PPcOF-EDUCATIOti 
44? DIIt-PE0?-ED'JOSECY 
44 0 DIK-PROE-EDOC-TOILET 



d;jo 


SAHB 


NO 


SIZE 


PEODUCT 


PAR 


PU 


449 


ADMIS5I0U-VAITIHG 


1 


420 


4 20 


30 


ST 


4 50 


AD.1IT-RECORD-OPF 


1 


320 


320 


4 


PR 


451 


ADHlT-OPi'-CUQICLES 


3 


60 


iao 


0 




•452 


COLL ACTION- AG E!lT 


1 


200 


200 


2 


PR 


453 


ADDRESSOGRAPH-fJACH 


1 


BO 


00 


1 


PR 


454 


PATIELT-TOILETS 


1 


30 


30 


2 


FX 


455 


5TKETCaa-«;jCHR-STOS 


1 


60 


GO 


0 








TOTAL 


1,370 







************* ******************************************************************* 

DPT OUTPATIENT-SERVICE 



BKO II A. ME NO SIZE PRODUCT PAR PU 



4 5S 


CEli -CLINIC-EECEPTIOll 


1 


742 


74 2 


53 


ST 


457 


CB'R-APPOlHTHBBTS-OfP 


1 


720 


720 


12 


pa 


4 50 


OOTPAT-SECCSDS-STOIt . 


1 


30 90 


3,090 


0 




459 


O'JTPAT-REC-CLERKS 


1 


iao 


100 


3 


PR 


450 


P. D DRESSOCH A PH -H AC ll 


1 


80 


ao 


1 


PR 


461 


OPp-ADfi-ASSXSTAST ' 


1 


no 


no. 


1 


PR 


462 


OPD-£ECY-i:AITI!!G 


t 


.110 


no . 


1 


PS 


463 


iiSnSES-OPFICB 


1 


no ■ 


no 


1 


PH 


464 


TltAtfSCXIEISG 


1 


240 


240 


6 


PR 


465 


Si 'L'-TOILET-HALS 


1 


125 


125 


5 


FX 


466 


Pi :-TO:LET-F3K 


1 


150 


VjO 


6 


FX 


46? 

vr.n 


OPi, .•PICE-CHIEF 

/ , rj r. u t it f — v f, ■ — r>/> n •/ 


1 

1 


140 


■ 140 

*1 1 fl 


1 


PR 



if i, if t * « . s * * * s». * *. V * * * * * * * *. * * # * * * <-* * * * * * * * * * * * * V * * -r * * * * * ***< 

OPT GEN PBACTICE 



iiO 


SAKE 


3iQ 


5I2E 


PRODUCT 


T! 1 Ty 

F JUi 


Pu 


471 


W A IT -RK- CLINIC-IK 11 


1 






, J 


3 1 


472 


PATIENT-TOILETS-H ALE 


1 


0 


0 


0 


fx 


^73 


PA'CIEKT-TOILEIS-FBH 


1 


0 


0 


0 


FX 




COXTitO.L-itECEPTIOH 


1 


110 


110 


0 




475 


HORSES ^STATION 


1 


no 


no 


1 


PR 


47 6 


DOCTQ3S-OFFICES 


17 


110 


1,870 


1 


PR 


477 


sxAaiKjKG-aooas 


0 


110 


0 


0 




473 


TREi-THEST-ROOH 


1 


200 


200 


0 




4 7 5 


IMU»!12ATIOft-EOa8 


1 


140 


140 


0 




48 0 


Nil TKITIOH-COlfSLT-RK 


1 


110 


1 10 


0 




48 1 


STAFF-LOU liGE-CQN'F-RM 


1 


200 


200 


0 




4U2 


STAFF -l'OILET-HALE 


1 


30 


30 


2 


PX 


483 


S?A EE -TO I LET -FEMALE 


i 


30 


30 


2 


FX 


15 


JABITOB-CLOSBI 


1 


40 


40 


0 








TOTAL 


2,082 







DPI- DERMATOLOGY 



ilia 




HO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


407 




1 


322 


322 


23 


ST 


488 


P A T 1 E 2f T - T 0 r L ET S-H A L S 


1 


50 


50 


2 


FX 


480 


KATIE N T-TOILETS-FEii 


1 


50 


50 


2 


FX 


490 


CD S'X' ROL - S ECE PTI 03 


1 


110 


110 


0 




475 


8USSES -STATICS 


1 


no 


110 


i 


PR 


eg 1 


DOCTORS-OFFICES 


4 


no 


440 


1 


PR 


492 


EXA.'ilNXtf G-HQOH 


8 


110 


uao 


0 




495 


TSEX-i-HESl'-ROOH 


'i 


200 


200 


0 




14 9 6 


U LT E A VIOLET -BOOTH 


1 


40 


40 


0 




4 97 


DESK ATOL-PRQCED-Rrt 


1 


140 


140 


0 




4 9 a 


OETiSRTOL-LAB 


1 


60 


60 


0 




1 1 


CL"iA!i -S? Or. AGE 


1 


1 10 


1 10 


0 




12 


SOILED-STORAGE 


1 


no 


no 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 


1 


40 


4 0 


0 




481 


S T A ? F ~LQ U'liC E-C01IF-R 8 


. 1 


200 


200 


0 




48 a 


DEHKATOLOGY-CHIEF 


1 


140 


140 


1 


PR 


4 3 5 


EXAEINIhC-ilOOh 


1 


110 


110 


0 




48 G 


secV-kaitikg-rh 


1 


no 


110 


1 


PR 






TOTAL 


■ 3,222 







0?? CARDIOLOGY 



S!!Q SAKE 



SO SIZE PRODUCT PAR PU 



532 


HAITI'S 3- ROOS5 1 


252 


252 


10 


ST 


533 


V 1 2 IE ii '1' -TCI L S*2 S -H ft LE 1 


50 


50 


2 


FX 


534 


PAT J' 'TOILETS-FEh' 1 


50 


50 


2 


FX 


535 


CO-!', lECBPTIOH 1 


110 


no 


0 




53 6 


:.5-,l. .FP1CE 1 


no 


no ■ 


0 




53 7 


DOCTORS -OFFICES 4 


no 


44 0 


r 


PR 







1 




f. u u 


■J 




; 


-I'ES'l'Il.'G-AttSA 


1 


5 50 


550 


5 


o n 




1 


550 


550 


5 


SP 


b rCG-DftESS-CUBXCLES 


1 


100 


100 


5 


C3 




GRAPii-LAB-Pil-ECHOCAR 


1 


300 


300 


0 




J 4 4 


TREA DKILL 


1 


1 4 0 


140 


0 




t" 'i c 


TECHfl SUFFICE- ARE A 


1 


4 no 


480 


6 


PR 


c ti a 


LOG — V EC rOS "7. ii PS-STOR 


1 


600 


. ■ 600 


0 




54 / 


LITTER-jJiIC.'lJt-STOB 


1 


U0 


B0 


0 




Sit 8 


EQUIP-SUPPLY-STQR ■'■ 


1 


140 


140 


0 




[; 9 9 


CLEAN -STORAGE 


1 


110 


110 


0 




500 


UTIL-SOILSD-STOR 


1 


110 


110 


0 




50 1 


STAFF-LOUIIGE-CONF-RH 


1 


200 


200 


0 




482 


STA FF-TQILET-H ALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


483 


STA* F-TQILET-FE'IALE 


1 


30 


30 . 


2 


FX 


1 5 


JANITOR-CLOSET 


1 


40 


40 


0 




52 9 


C ARDIOLOGY -CHIEF 


1 


140 


140 


1 


PE 


530 


LXAKIlUIJG-ROOtf 


1 


no 


no 


0 




531 


5ECY-VAITING 


1 


110 


no 


1 


PR 






TOTAL 


5,692 







DPT CHEST-IliPBCTIOUS 



3K0 


NAME 


WO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


555 


WAITING-ROOM 


1 


9b0 


900 




70 


ST 


556 


PATTE'JT-TOILSTS-HALE 


1 


125 


125 


5 


FX 


55? 


PATIE'-JT-TOILETS-FEa 


1 


100 


100 


4 


?X 


550 


CONTROL- RECEPTION 


1 


110 


110 


0 




559 


NURSES-OFFICE 


1 


no 


110 


1 


PR 


560 


DOCTORS-OFFICES 


17 


no 


1,070 


1 


pa 


561 


EXAMINING -ROOMS 


26 


110 


2,060 


0 




562 


THEATflEHT-ftOOHS 


1 


200 


200 


0 




563 


1 H HAL -THE RAP Y -CHIEF 


1 


110 


no 


■ 1 


PH 


564 


HEDICATIOJI-STATIOH 


1 


no 


110 


0 




565 


EQSIIP-PREP 


1 


200 


200 


0 




566 


GAS-CYLIKDER-STOR 


1 


30 


30 


0 




567 


IHHAL-IilERAPY-CGBICS 


1 


30 


B0 


1 


CB 


56B 


I il H A L -TH E R A ? Y -TR T a T 


1 


CO 


80 


1 


IB 


569 


FULMOl: -FUNCTION -LAB 


1 


400 


400 


0 




57 0 


TREAD HILL -KQQfJ 


1 


140 


140 


0 




571 


BRONCHOSPIROrROOM 


1 


300 


300 


0 




572 


TECH1IS-OFFICE 


1 


400 


400 


5 


PR 


519 


I NFECT-D IS EASE-LAB 


1 


200 


200 


0 




54 7' 


L.2TTES— WHCHR-STOB 


1 


ao 


ao 


0 




540 


EQUIP-SUPPLi'-STOR 


1 


140 


140 


0 




499 


CLEAN -STORAGE 


1 


no 


no 


0 




500 


UTIL-SOILED-STOR 


1 


110 


110 


0 




501 


STAFF -LDUHGE-CONF-RH 


1 


200 


200 


0 




482 


STAFF-TOILET-HALE 


1 


30 


■ 30 


2 


FX 


483 


STAFF -TOILET -FEMALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


15 


OA.'UTOR-CLOSST 


1 


40 


40 


0 




54 9 


P0IKOH-DISEASE-CHIEP 


1 


140 


140 


1 


PR 


550 


EXA MINING-ROOM 


1 


110 


110 


0 




551 




1 


1 10 


110 


1 


PR 


508 


f-DISEASE -CHIEF 


1 


140 , 


140 


1 


PR 


509 


i .UWG-nOOH 


1 


110 


■ 110 


0 


510 


Sfc(. + -»AITIS/G 


1 


no 


no 


1 


PR 



31)0 KA.HS 



K0 SIZE PRODUCT PX8 pn 



597 


VAITIVG-P.OOH 


1 


1770 


1,778 


127 


ST 


5S8 


PS T J SHT-T OILBTS-H ALE 


1 


200 


20 0 


s 


FX 


599 


PATIE NT-TOIL ETS-FES 


1 


200 


200 


6 


FX 


600 


C-OiltBOL-SSCEFTIOH 


1 


110 


110 


0 




601 


RUH3ES-0FFICE 


1 


no 


110 


a 




602 


DCcroas-ofFiCE 


23 


110 


2,530 


i 


pn 


603 


EXAHlSiaG-BQOa S 


46 


110 


5,060 


0 




60 4 


ST'JDEHT-OFFICES 


1 


110 


110 


i 


PR 


60 5 


EXAIiltHNG-ROOKS 


2 


no 


220 


0 




606 


TREATHES'T-ROOH 


1 


200 


200 


0 




499 


CLEAN -STOR AGE 


1 


no 


no 


0 




500 


L'TIL-SOILED-STQR 


1 


110 


110 


0 




501 


STAFF -LOU IIGE-COHF-Ittf 


1 


200 


200 


0 




402 


STAFF-TOILET-HALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


403 


STAFF- TQILET-FEilALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


15 


o a;utqh-closet 


1 


40 


40 


0 




592 


INTERN AL-tf ED-CHIEF 


1 


140 


140 


1 


pn 


593 


EXA.HIWING-BOOM 


1 


110 


no 


0 




594 


SECY~WAITII!G 


1 


110 


no 


1 


Pit 


595 


ADIIISJ-ASSISTART 


1 


no 


no 


1 


PR 


59 6 


CONPERENCE-ROOH 


1 


400 


400 


0 








TOTAL 


n,9oa 







)PT GASTROENTEROLOGY 



3!!0 RAHE 



■NO SIZE PRODUCT PAR Pff 



610 


HA.ITIKG-ROOM 


1 22iv 


224 


16 


ST 


611 


PATIEHT-TOILETS-HALE 


I 50 


50 


2 


FX 


612 


P ATI EiiT-TOI LETS -FES 


1 50 


50 


2 


FX 


613 


CONTROL-RECEPTION 


1 110 


110 


0 




614 


DOCTORS-OFFICES 


I 110 


330 


1 


PR 


615 


E XA H IBIS G -BOOHS' 


j 110 


550 


0 




616 


TREATMENT-ROOK 


! 200 


200 


0 




617 


TECilNICIAN'-ROOM 


i no 


no 


1 


PR 


613 


PROCTOSCOPY-ROOW 


1 160 


160 


0 




619 


PREP-EOOH 


1 110 


110 


0 




620 


TOILET 


I 30 


30 


2 


FX 


621 


GASTR-AN-CYTO-LAB 


I 200 


200 


0 




622 


ENDOSCOPY-ROOH 


! 240 


240 


0 




623 


RECOVERY-ROOK 


1 100 


100 


1 


BD 


624 


TOILET 


) 30 


30 


2 


FX 


625 


ESQPK-M ANQMETRIC-HH 


I 200 


20Q 


0 




547 


LITTEfi-WHCHR-STOJ? ' " 


1 ■ 80 


(30 


0 




548 


EQOIP-SUPPLY-STOR 


1 140 


140 


0 




499 


CLEAN-STORAGE 


i no 


no 


0 




500 


UTIL-SOILED-STOR ' ' 


i no 


110 


0 




501 


STAFF -LOUNGE-CQNP-RM ' 


1 200 ■ 


200 


0 




402 


ST AFP -TOILET -HALE 1 


30 


30 


2 
2 


FX 


.403 


STAFF -TOILET -FEMALE 


! 30 


30 


FX 


15 


JAN IT' AOSET 1 


t 40 


40 


■ 0 




607 


GASTT ROL-CHIEP . 1 


140 


140 


1 


PR 


600 


ZXh'Alu -ROOM 


I no 


110 • 


0 






xv.r.s-u ATTTNR 1 


no 


110 


1 


PH 



23 



NO SISE PRODUCT PAH PO 



629 


yAITIKS-P.COfJ 


1 322 


**1 *> *"> 


23 


ST 


530 


P A TIE NT-TOI LETS-HALE 


1 50 . 


50 


2 


F I 


631 


P ATI EKT -TOIL ETS-FEM .■ 


1 50 


50 


2 


n 


632 


COlIJ'ROL-BECEPIloa 


1 110 


1 10 


0 


PR 


633 


DOCTORS" OFFICES 


4 110 


440 


1 


631 


fcXAHIHlHG-BOOHS 


0 110 


800 


0 




635 


SPEECU-PATH-OFP-EXAH 


1 110 


110 


0 




636 


SPEECH-PATH-TEST 


1 400 


4 00 


0 


SH 


637 


EEG-TESTI13G-AREA 


1 110 


110 


1 


633 


EEG-UORK-AHEA 


i no 


110 


1 


Sff 


6 3'J 


E££ -INTER PR ET'-ROOtt 


1 140 


140 


0 




640 


ECHOE SCEPH A LOGR-RH 


1 300 


3Q0 


0 




641 


ELECT EQd YOG R Aft-EH 


1 14 0 


140 


0 




5 '17 


LITTEli-UHCHE-STOEi 


1 80 


80 


0 




640 


E^UIP-SUPPLY-STOE 


1 1 40 


14 0 


0 




499 


CLEAti-STOEAGE 


1 110 


.110 


0 




500 


UTIL-SOILHD-STOR 


1 110 


1 10 


0 




501 


STAPF-LOUiiGE-CQUF-RH 


1 200 


200 


0 


FX 


432 


STAFF -TOILET -HALE 


1 30 


30 - 


2 


483 


STAFF -TO I LET -FEMALE 


1 30 


30 


■ 2 


FX 


15 


JAUITOH-CL-OSET 


1 40 


40 


0 


PR 


626 


H EUROL OG y-Cil I EF 


1 140 


140 


1 


627 


EXAMIHING-ROOH 


1 110 


110 


0 




62B 


SECY-SAITI:)G 


1 110 


110 


1 


pn 






TOTAL 


■ ft, 262 







DPT SURGERY 



BflO BAXJ 



HO SISE PRODUCT PAR PO 



647 


VAITI1IG-300M 




504 


504 


36 


ST 


648 


P ATIE Nr-TOILETS-HALE 




75> 


75 


3 


FX 


649 


PATIEtiT-TOILETS-FEW 




50 


50 


2 


FX 


650 


COUTHOL-IiECEPTIOU 




110 


no 


0 




651 


liUIiSES-OFPICE 




no 


110 


0 




65 4 


DOCTORS-OFFICES 


6 


110 


660 


1 


PE 


655 


EXAHIHIliG-aOOaS 


12 


no 


1,320 


0 




656 


KlMOf(-S'J R-TUTHT-EK 


2 


200 


*i00 


0 




657 


ENDOSCOPY -HQ OH 




240 


240 


0 


FX 


656 


TOILET 




30 


30 


2 


659 


PHOCTOSCO PIC-HOOK 




160 


160 


0 




660 


PREPARATION -ROOM 




110 


110 


0 


PX 


661 


PATIENT-TOILET 




30 


30 


2 


662 


V ASCULAR-DIAGJi'-LAB 




200 


200 


0 




663 


UECOVElti-EOOri 




110 


no 


O 




6u4 


RECOVERY-TOILET 




30 


30 


2 


PX 


547 


LITTER -WHCKR-STOR 




ao 


80 


0 




546 


EQ'JIP-SUPPLS-STOR 




140 


140 


0 




49 9 


CLE4N'-5T0RAGE 




no 


110 


0 




500 


UT" " OILED-STOR 




110 


no 


0 




501 


Si OUNGE-C01!F-I!H 




200 


. 200 


0 




462 


ST,. TO I LET -KALE 




30 


30 


2 


PX 


463 


STAFF-TCILET-PEHALE 




30' 


30 


2 


FX 



****** *** 



24 



s 




1 


* 1 0 


i \ u 


J 




64 "> 


z ::\ 'X'liJS 


1 


110 


110 


I 


?R 


6 45 


ASH i .iST-QPFICE 


1 


110 


no 


1 


PR 




CO?I?EHESCS-ROOS ■ 


1 


400 


400 


0 








TOTAL 


5,745 






******************************************* 


DP* PLASTIC-SURGES? 












b;;o 


KA>3£ 


NO 


S 1ZZ 


V ROD UL 1 


P A K 


y U 





— — - ~ — 


~~ 










673 


KAITI'.IG-ROOH 


1 


252 


252 


IB 


ST 


493 


PATIENT-TOILET "KALE 


1 


0 


0 


■ 0 


FX 


494 


PATIENT-TOILET-FEH 


1 


50 


50 


2 


FX 


670 


DOCTORS-OFFICES 


3 


1 10 


t n n 

330 


I 


PR 


679 


EXAMirill.'G-ROOMS 


6 


110 


660 


0 




601 


HI'lOR-OR-TRTilT-Rri 


1 


200 


200 


0 




602 


STORAGE 


1 


200 


200 


0 




603 


WORKROOM 


1 


140 


140 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 


1 


40 


40 


0 




67 4 


PLASTIC-S'JHG-CRIE? 


1 


14Q 


140 


1 


PE 


67 5 


EXAiill-ilKG-nOQH 


1 


110 


110 


0 




67S 


SECY-WAITING 


1 


110 


no 


1 


PR 


677 


CQIU'ER£>!CE-ROOM 


1 


200 


200 


0 








TOTAL 


2,432 







ft************** *************************** ************** 

DPT ORTHOPEDICS , 



b;*o 


17 A HE 


HO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


609 


WAITIHG-RCOK 




952 




952 


60 


ST 


690 


PA TIE MI-TOILETS~KALE 




125 




125 


5 


FX 


691 


PAIIEHT-TOILETS-FEH 




100 




100 


4 


FX 


692 


CONTflOL-KECEPTIOS 




1 10 




110 


0 




693 


DOCTORS- OFFICES 


12 


110 


1 


,320 


1 


PR 


694 


EXAHINING-ROOKS 


24 


no 


2 


,640 


0 




695 


NURSES-STATION 




110 




110 


0 




696 


PODIATRISTS-OFFICE 




1 10 




110 


1 


PR 


697 


EXAMIHIKG-SOOMS 




110 




220 


0 




690 


CAST-ROOH 




400 




400 


4 


TB 


69 9 


PL ASTER -PREP -STORE 




BO 




80 


0 




700 


SPLI1IT-CRUTCH-STORE 




110 




110 


0 




701 


APPL-FIT-RH-ADJUST 




240 




240 


3 


CB 


702 


GAIT-OBSERVE— AREA 




140 




140 


0 




703 


RADIOGRAPK-EXPOSE-KH 




270 




270 


0 




70 4 


AUTO-FILK-PROCE3S 




80 




00 


0 




705 


SaHTING-AIiEA 




SO 




00 


0 




547 


LITIER-WHCHR-STOR 




30 




00 


0 




546 


EQUIP-SUPPLY-STOR 




140 




140 


0 




499 


CLE A J) -STORAGE 




110 




110 


0 




500 


UTIL-SOILED-STOR 




no 




110 


0 




501 


STAFF -LOU KG E-COMF-HM 




200 




200 


0 




482 


5T A PF -TOILET -MALE 




30 




30 ■ 


2 


PI 


483 


STAFF-^ILET-FEMALE 




30 




30 


2 


PI 


15 


J A K I "LOSET 




4 0 




40 


0 




604 


ORTTi .CS-CHIEF 




140 




140 


1 


PH- 


685 


EJAfH^^WG-ROO.n 




110 




110 


0 





1 c 



DPT 0B-. 



_ .. ■ am i >t>i-u ■■jv u 

TOTAL 0,69 7 



3 HO 


NAME 


SO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PD 


709 


WAITING-ROOS 


1 


1050 


1,050 


75 


ST 


710 


PATIENT-TOILETS-HALE 


1 


75 


75 


3 


FX 


711 


PA TIE NT-TOILETS-]? EH 


1 


250 


250 


10 


FX 


712 


CONTROL-RECEPTION 


1 


no 


110 


0 




713 


DOCTORS-OFFICES 


14 


110 


1,540 


0 




714 


EXA.1INISG-R00KS 


28 


110 


3,oao 


0 




715 


TREATMENT-ROOMS 


1 


200 


200 


0 




716 


NURSES-STATION 


1 


110 


no 


0 




717 


Si EIGHTS-HE ASSESS 


1 


110 


no 


0 




71S 


SPECIREK-IOILSTS 




40 


40 


2 


FX 


71D 


SfECItiES-COLlECTlOS 


1 


00 


B0 


0 




720 


PUBL-VIS-AIDS-STOI? 


1 


80 


B0 


0 




tyy 


CLEAN-STORAGE 


1 


110 


no 


0 




500 


UTIL-SOILED-STOR 


1 


110 


no 


0 




501 


STAFF-LOUBGE-CONF-RH 




200 


200 


0 




482 


STAFF-TOIL RT -HALE 




30 


30 


2 


FX 


483 


STAFF-TOILET-FEHALE 




30 


30 


2 


FX 


15 


JANITOR-CLOSET 




40 


40 


0 




706 


0 B G Y N -CH I EP -OFFICE 




140 


140 


1 


PR 


707 


EXAMINING-RUOH 




110 


110 


0 




708 


SECi-WAITING 




110 


110 


1 


PR 






TOTAL 


7,G05 







+ + ^^fr*******^. + ************ ************** ********* 

DPT OPHTHALMOLOGY 



BHO NAME 



NO SIZE PRODUCT PAR PU 



737 


WAITING-ROOM 


1 


10 50 


1 


,050 


75 


ST 


738 


PATIEIiT-IOILETS-MALE 


1 


125 




125 


5 


FX 


739 


PA TIE NT-TOILETS-FEM 


1 


150 




150 


6 


Pi 


740 


C O N TP Q L- RE C E P T I O N 


1 


110 




110 


O 




741 


OPTICAL-DISPN-REPRS 


1 


110 




110 


0 




742 


OiT-LESS-FIT-DISPNS 


1 


100 




180 


0 




74 3 


OPTO!-:ETR-OFF-2YE-IN 


2 


195 




390 


0 




744 


OP HT!' ALMOLOGTST-OFF 


14 


1 10 


1 


,540 


1 


PR 


732 


BYE-LANE 


28 


160 


4 


,480 


0 




74 5 


SCREE'li - OIL AT E— AR v A S 


1 


140 




140 


0 




74 G 


£ i E - t R - A T M EBT-ROOK 


1 


200 




200 


0 




747 


VISUAL -FIELD-ROOMS 


1 


no 




1 '10 


0 




748 


LE !■ S-HQDI F1CATIQN-RH 


1 


110 




110 


0 




7u 3 


TOHOG.RAPIJY-KOOM 


1 


1 10 




110 


0 




75 0 


ELECTRQEETINQGEAPI1Y 


1 


130 




100 


0 




751 


laser-roc;:' 


1 


100 




180 


0 




752 


CkYOTHER APY-RQOM 


1 


no 




110 


0 




753 


ANGIOGRAPHY-RQOM 


1 


no 




no 


0 




754 


CONfc'ERENCE-RQOri 


1 


'400 




400 


0 




499 


CLE»a- STORAGE 


1 


1 10 




1 10 


0 




500 


UTIL-SOILED-STOfi 


1 


110 




110 


0 




501 


STA FF -LOUNGE -CONF-RH 


1 


200 




200 


0 




482 


s'TAFF-TOlLET-.i ALE 


1 


3 0 




30 


2 


FX 


4(3 3 


STAFF -TO WET-FEMALE 


1 


30 




30 


2 


FX 



26 



?34 op' ii-cflEiP 1 140 mo 1 PR 

735 SEL XTIKG 1 110 110 1 PR 

TOTAL 10,695 

******t******** + + 4************** ****** ********* 

DPT OTOItHINQLARYNGOLOGY 



DSO 



NAME 


NO 


SI2E 


PRODUCT 


pah 


PD 


758 


... 

WAITIKG-BOOK 


— 

1 




364 


— 

364 




26 




ST 


759 


PATIENT-TOILETS-fSALE 


1 


0 


0 


0 


FX 


760 


PATIENT-TOILETS-FEH 


1 


50 


50 


2 


FX 


761 


CONTROL-RECEPT10K 


1 


110 


no 


0 




762 


DOCTORS-OFFICES 


4 


1 10 


440 


1 


PR 


763 


EXAhIH~ROQMS-E»T 


8 


110 


880 


0 




76 4 


OTOLOGIC A L-SURG-ORS 


1 


200 


200 


0 




765 


EECOVEEY-ROOS 


1 


110 


110 


0 




76 6 


TOILET 


1 


30 


30 


2 


FX 


767 


UURSES-STATIOS 


1 


110 


11 o 


0 




76 8 


VESTIBUL AR-EXAH-RM 


1 


110 


110 


0 




769 


AUDIOEOOTH-ROOHS 


1 


220 


220 


2 


SP 


770 


AUDIOL-OFFICS-EXAM 


1 


140 


140 


0 




771 


HEAR -A ID-PI TTIKG-RJ5 


1 


80 


80 


0 




77 2 


HEAR-AID-LAB 


1 


110 


110 


0 




773 


AUDIO -CLERK -OFFICE 


1 


110 


110 


1 


PR 


774 


AUDIO-HECORD-FILES 


'1 


110 


110 


0 




499 


CLEAN-STORAGE . 


1 


110 


no 


0 




500 


UTIL-S0ILED-5T0R 


1 


110 


110 


0 




501 


STAFF-LOUUGS-CONF-RH 


1 


200 


200 


0 




482 


S'I'AFF -TOILET-MALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


483 


STAFF-TOILET-FEMALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


15 


JANITOK-CLOSST 


1 


40 


40 


0 




755 


OTQRH IJJOL AR YN -CHIEF 


1 


140 


140 


1 


PR 


756 


EXAHIKIHG-ROOH 


1 


110 


no 


0 




757 


SECY-WAITING 


1 


110 


no 


1 


PR 






TOTAL 


4,054 







DPT EMERGENCY 



B!!0 HARE HO SIZE PRODUCT PAR PtJ 



775 


H AITIBG-ROOH 


1 


140 


140 


10 


ST 


776 


PATIENT -TOILETS -MALE 


1 


0 


0 


0 


FX 


777 


PATIENT-TOILETS-FEK 


1 


0 


0 


0 


FX 


77 0 


CONTROL-RECEPTION 


1 


no 


no 


0 




77 9 


HURSSS-OFFICE 


1 


no 


no 


0 




780 


DOCTORS-OFFICE 


1 


110 


no 


1 


PR 


731 


EXAMINItfG-ROOH 


2 


no 


220 


0 




7B2 


FAIULY-WAIT-CQNSLT 


1 


110 


no 


0 




783 


AKQOLAtJCE-DISPATCH 


1 


110 


no 


0 




784 


CORPSMEN-2EDRO0H 


1 


600 


600 


6 


PR 


765 


TOILET -S HOWES 


1 


45 


45 


3 


FX 


736 


THES TBEST— ROOH 


1 


200 


200 


0 




787 


EMERGENCY-ROOM 


1 


300 


300 


0 




738 


TREATMENT -CUBICLES 


1 


650 


650 


5 


SN 


73 9 


SURSE'5-STATIOti 


1 


no 


110 


0 




790 


MOOD-BEDECOK 


1 


110 


110 


1 


PH 


79 1 


tott.et-s nr.vrn 


1 


Li ^ 






Vf 



******************* 



***************** 



27 



;s>3 


1 ..-.I.-" 'iUhiii 




'< lj 


4 Li 


- 


if Jk 


547 


LI'i'TF :hs-stos 


1 


30 


80 


0 




543 


EGUIi 'LY-ST0R 


1 


140 


140 


0 




499 


CLEAN- . _ ^RAGE 


1 


1 10 


110 


0 




500 


UTIL-SOILED-STQR 


1 


1 10 


no 


0 




501 


STAFF-LOU HGE-CONP-RK 


1 


200 


200 


0 




482 


STAFF-TOILET -HALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


483 


STAFF— IOILET-FEKALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


15 


JANITOR-CLOSET 


1 


40 


40 


0 








TOTAL 


3, 065 







'*********************************************************** ********************^ 

DPT PKYSICAL-EXAHIIIATION 



B!!0 NA3E 



HQ SI2E PRODUCT PAR PO 



794 


BAITING*- ROOM 


1 


200 


280 


20 


ST 


795 


BECEPTtbN-pESK 


1 


110 


110 


0 




796 


HISTORY-EXAHINITIOH 


1 


200 


200 


0 




79 7 


GEHERAL-OFFICE 


1 


280 


280 


0 




790 


ADHiiilSf fiATlOH-OPP 


1 


110 


110 


0 


■ 


799 


LABORATORY 


1 


230 


280 


0 




aoo 


CilEST-XBAI 


1 


140 


140 


0 




001 


CHEST-XR AY-DARK-Ri 1 ! 


1 


60 


60 


0 




002 


SPECIKF-S-TOILET-HALE 


1 


40 


40 


2 


FX 


fl03 


SFECIHLH-TOILET-FE^ 


1 


40 


40 


2 


FX 


804 


DRESSING -BOOTH -MALE 


10 


20 


200 


0 




ao5 


Dl> ESS IMG -BOOT H-PEH- 


10 


20 


200 


Q 




006 


INTERIOR -TO I LET -HALE 


1 


60 


60 


4 


FX 


ao7 


TOILET-MALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


tso j 


INTE'RIOR-H AIT-PEM 


1 


6 0 


60 


0 




609 


INTERI0R-TOILET-FEH 


1 


30 


30 


2 


FX 


810 


A 0 BIO- EX A RIKA T IDS 


2 


110 


220 


0 




B1 1 


cqre-hed-exab-rks 


6 


110 


660 


0 




01? 


CORE -CENTER 


1 


■200 


200 


0 




013 


COUE-STOR-LOCKERS 


6 


30 


100 


0 




814 


I HTERICR-UAITI KG 


1 


110 


110 


0 




BIS 


DOCTOR -OFF-EX A K-RHS 


2 


140 


2G0 


0 




499 


CLEJU1 -STORAGE 


1 


110 


110 


0 




500 


UTIL-SOlLED-STOa 


1 


110 


110 


0 




50 I 


STAFF-LOU NO E-COHF-RM 


1 


200 


200 


0 




482 


STAFF-TOILET-MALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


483 


STAFF -TOILET-FEMALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


15 


JAUITOR-CLOSET 


1 


40 


40 


0 








TOTAL 


4,370 







***»» 
DPT PEDIATRICS 



:****=».**♦**,************************************************************« 



IKO 


KAME 


SO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


020 


PLAY -AREA 


1 


no 


110 


0 




021 


* A IT -CL I HXC -I K tiUS 1 2 ■ 


1 


060 


068 


62 


ST 


022 


F ATI BMtTOILEIS -8 A L E 


1 


125 


125 


5 


FX 


023 


P AT -1 0 IL2T-F EH -DJA P 


1 


150 


150 


4 


FX 


024 


CONTROL-RECEPTION 


1 


1 10 


1 '10 


0 




825 


DOCTOKS-QPPICES 


n 


no 


1,210 


1 


PR 


326 


I. X A i-! I ! J I a* G - R 00 K S 


22 


110 


2,420 


0 




627 


Ti< £ A T>j £H T-ROOK S 


1 


200 


200 


0 




620 


HORSES -STATION 


1 


110 


110 


o 





28 



83 0 


-J- 1J U U .1. — ' ll J-i 


'I i ij o 


"Y40 


0 




831 


ISO' -WAITING 


'! 1 1 0 


110 


0 




832 


ISO (-TOILET 


1 30 


30 


2 


FX 


03 3 


J. ^u 1 4. J,U |) 1 * J!, , , , i ii V V U 


1 no 


110 


0 




499 


CLEA!J-5T0HAG£ 


i no 


110 


o 




50 0 




1 110 


1 to 


0 




501 


St t PF-L0 8 ^IGE-CQ'IF-RH 


1 200 


200 


0 




40 2 


STIF^-TOILET-H 1LE 


1 30 


30 


2 


FX 


403 


5TAFF-TQILET-FEMALE 


1 30 


30 


2 


FX 


■J5 


JANITOR-CLOSET 


1 40 


40 


o 




616 


i'LDI A T RICS-CiilEF-OPF 


1 14 0 


140 




Pli 


817 


p'Xn SIKI HG-ROOif 


1 110 


110 


o 




3 1 S 


. ■ 1 li jl J- J. _L 11 O 


1 110 




1 


PR 


819 


ADS IN -ASS 1ST ANT 


1 110 


no 


1 


PR 






TOTAL 


6,793 







*******,>•.*■* ******* ********** ***************************************************** 

DPT A DOLES C£f!T 





RAKE 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


834 


WAXTIKG-ROOii 




B40 


e4o 


60 


3T 


035 


PATIENT-TOILETS-fi ALE 




125 


125 


5 


FX 


(S3 6 


PATIENT-TOILET S-F EH 




100 


100 


4 


FX 


837 


COKTItOL- RECEPTION 




110 


110 


0 




838 


UURS US-OFFICE 




no 


no 


0 




039 


DOCTOR S- OFFICES 


11 


110 


1,210 


1 


PR 


840 


EXAMOIfJG-ROOaS 


22 


110 


2,420 


0 




84 1 


TREATKEUT-ROOHS 


1 


200 


200 


0 




84 2 


H I S - f ! E A S D R t S - N O T R 11 


1 


no 


no 


0 




843 


SOCIAL-WORKER-OFF 


1 


no 


110 


1 


PR 


8 41! 


PSYCHOLOGIST-OFFICE 


1 


140 


140 


1 


PE 


845 


PSYCHIATRIST-OFFICE 


1 


140 


140 


1 


PR 


49 9 


CLEJlK -STORAGE 


1 


no 


110 


0 




500 


UTIL-SOILED-STOR 


1 


no 


110 


0 




501 


STAFF-LOUilGE-COHF-BH 


1 


200 


200 


0 




482 


STAFF -TO ILEX -MALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


453 


STAFF-TOILET -FEMALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


15 


JANITOR-CLOSET 


1 


40 


40 


0 






TOTAL 


6,135 







******************************************************************************** 

DPT PSYCHIATRY 



BNO NAME 



SO SIZE PRODUCT PAR PU 



849 


WAITING-BOOH 


1 


406 


4 06 


29 


ST 


850 


PATIEUT-TOILETS-HALE 


1 


50 


50 


2 


FX 


85 1 


PAT1EHT-TOILETS-PEH 


1 


50 


50 


2 


FX 


B52 


COin'HOL-RECEPTICN 


1 


110 


110 


0 




853 


PSYCHOLOGIST-OF-EJUfi 


0 


180 


0 


0 




854 


S OC I A L-» Q R K E R-QFP 


1 


140 


140 


0 




856 


TESt-TttBATMT-3BS 


1 


140 


lift) 


0 




857 


COffF-GEOUP-MEBT-BH 


1 


480 


480 


0 




858 


OHSEHVATION-r.OOHS 


1 


no 


no 


0 




859 


SECY-CUE raCAL-QPF 


1 


480 


tjSO 


0 




860 


LIBHARY-TEST-FILES 


1 


24 0 


240 


0 




Sfj'l 


FSi CHIATniST-OFZ'-EXH 


10 


180 


1,800 


0 




862 


CHILD-PS YCiJ-OFFICE 


1 


180 


180 


0 




86. 'J 


ClilLil-PSYC-HIRKOK-RH 


1 


no 


no 


0 





29 



402 ST AP .ET-3ALE 1 30 30 2 FX 

483 STa; x-ET-FEHALE 1 30 30 2 FX 

"IS JASI. -CLOSET 1 40 40 0 

84o PSYCaXATHY-CH-BXAH 1 200 200 1 PR 

047 SECX-HAITiHS 1 110 110 1 PR 

048 ADHiS-ASSISIAUT 1 110 110 1 PE 

' TOTAL 5,096 

**+***♦***»*************************************** *******^ 

DPT UHQLQGY 



3 HO 


NAME 


30 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


868 


i, AITIHG-ROOH 


1 


364 


36U 


26 


ST 


669 


PATIEHT-TOILETS-HALE 


1 


50 


50 


2 


FX 


370 


PATIEJiT-TOILETS-FEH 


"I 


50 


SO 


2 


FX 


071 


COiiTKOL-RECEPTION 


1 


110 


no 


0 




372 


fiURSES-OFFICE 


1 


no 


no 


N 0 




875 


DOCTORS-OFFICES 


6 


110 


660 


1 


PE 


876 


EXAMIlilNG-ROOfiS 


9 


no 


990 


0 




877 


Ci STOSCOPY-3MS-XHAY 


2 


260 


520 


0 




87 B 


CYSTO-DK LBS -CUBICLE 5 


1 


80 


00 


2 


CD 


379 


CYSTO-TOILETS 


2 


40 


00 


2 


FX 


080 


CYSTQ-EECOVBEY-EM 


1 


220 


220 


2 


ED 


031 


CYSTO-REC-R W-TOILE? 


1 


40 


40 


2 


FX 


002 


SPEC-SMG-RHS 


1 


300 


300 


0 




8 83 


PHBP-BCJOfl 


1 


110 


110 


0 




884 


DRESS -CUBICLES 


1 


40 


40 


1 


CB 


885 


TOILETS 


1 


4 0 


40 


2 


FX 


806 


URGLOGY-LAB 


1 


200 


200 


0 




057 


GROLOGY-HORKEaOH 


1 


200 


200 


0 




CSO 


INSTRUCTORS-OFFICE 


1 


110 


1 TO 


0 




SB 9 


FILE-SIGH AGE 


I 


200 


200 


0 




499 


CLEAB-SIOHAGE 


1 


110 


110 


0 




500 


UTIL-S0ILED-5T0H 


1 


110 


no 


0 




50 1 


STAFF -LOU RGE-CQKF-BK 


1 


200 


200 


0 




4B2 


STAFF -TOILET-MALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


463 


5 T A F F - T 0 1 L E T - F £ H S L E 


•i 


30 


30 


2 


FX 


15 


JASI'XOa-CLOSET 


1 


4 0 


40 


0 




865 


URGLO GY -CHIEF -OFFICE 


1 


140 


140 


1 


PE 


866 


EXAUISIHG-BOOti 


1 


110 


no 


0 




86 7 


SECX-WAITIBG 


1 


110 


110 


1 


PR 



TOTAL 5,354 
**************************************** %*#****^ 

DPT PHARMACY 



BNO 14 AH E 


110 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


16 PHARIUCY-b'AITIBG 




854 




61 


ST 


091 DRtja-rSFQ -CEJJtBR 




200 


200 


0 




092 PHAKJIAOX-CBIE? 




140 


no 


1 


PR 


09 3 SECRETARY 




no 


no 


11 


pa 


894 OFFICE-AREAS 




240 


24 0 


0 




895 CL EH -PER S -OFFICE 




160 


160 


2 


PR 


896 CP-KSYP'JKCH 




110 


no 


0 




2 3 SK-ASEA-BULK-CHPD 




no 


1 10 


0 




10 KK -A R E A ~S PEC-PR EP 


1 


300 


300 


0 




09 9 UOS K— A 8BS-UHIT-D052 


1 


10 00 


1,000 


0 





30 



'! TOOO 1,600 0 

2.00 200 0 

110 110 1 PR 

US 45 3 FX 

200 200 0 

no no o 

tiO 40 0 

TOTAL 6,369 

* ************************************* ******************* ************** ********* 

DPT LIB -ADMINISTRATION 



22 V \ - L- U LK - STO R A G £ 

903 « :£A-HOSP-ISSDE 
90'! Plfc JECH-WATCHRH 
90 5 PHARK-TECSi-TPlLET 
90 6 SECURE-STORAGE 
907 fL AH ABLE -STORAGE 

15 JANITOR-CLOSET 



SO SIZE PRODUCT PAS PtJ 



952 


CP " It E CS — h Kl T - 2 x L r, P x 


I jDU 


^ fi fi 

J D U 


u n 

H U 




■(\r •) 

3d J 




i 1/3 




7 


FY 


954 


CP-HECS-PAT-TOILT-F 


1 1 5 0 


r A 


c 
O 


n 


955 


CP - R ECS — SPEC h N - H£C V V 


1 iUy 


a n 


A 




956 


CP-HECS- BLOOD-DRAW 


1 400 


4 U U 


It 




957 


Cp-RECS-CEN IRA L-R ECS 


1 ft r\ 


fi a n 


A 
J 




95Q 


CP-R^CS-CO^PTR -PROCC 


t £ ft ft 


AAA 


A 




959 


CP-RE CS -ACCESS I0MING 


1 *i 1 ft 

1 H U 


1 1 n 
1 1 u 


A 

u 




960 


CP-RECS-STAT-LAB 


■i r ii n 

1 £jUu 


fi II A 

o 40 


ft 
U 




96 1 


CP-fl£.C5MAIL-liUJJ3 


1 1 1 f\ 
I I I u 


lift 


A 
U 




962 


CP-ADH-LA3-SVC-CHI2F 


1 350 


350 


0 




963 


CP-ADH -RESIDENTS -OFF 


1 80 


80 


1 


PR 


964 


CP-ADK-SECY-HAIT 


1 230 


230 


2 


PR 


965 


CP-ADH -OFFICES 


1 220 


220 


2 


PR 


966 


CP-ADM-CONE-RH 


1 400 


400 


0 




967 


CP-ADR-L1SS-A0D-7IS 


1 1 10 


110 


0 




96B 


CP-ADH-TECHN-TRAI1) 


1 400 


400 


0 




969 


cp-adh-studest-iab 


1 480 


400 


0 




970 


CP-ADH -RSH -DE V -LAB 


1 480 


400 


0 




971 


CP-ABK-CEHTRAL-STOR 


1 600 


600 


0 




972 


cp-adk-equip-repair 


1 250 


250 


0 




97 3 


CP-ADK-CREH-LOUKGE 


1 900 


900 


0 




97 it 


CP-ADtl-CREtf-TOILT-HM 


1 150 


150 


6 


FX 


975 


CP-ADM-CREM-TOILT-P 


1 100 


100 


6 


FI 






TOTAL 


8,295 







******************.******************************************************■******** 

DPT LAB-AS ATOHICAL 



BUO 1^ ASE 

903 HORGBE-EOD'i-STOR 

909 HORG DE-CAD A VER-STORR 

910 KORGUE-VIEV-PREP 

911 MORGUE-DISECTION 

912 MORGOE-A'JTOPSY 

913 HORGUE-CONP-AREA 

914 KOEG0E-SHR-TOILT-LKR 

915 MORGUE -GROSS-PHOTO 

916 HOEGUE-SPECHU-STOR 

917 MORGUE-LAB 
913 MORGUE-OFFICE 

919 SUR-PTU-DPECMN-ACCES 

920 SUR-PTII-SPECMH-REC 
9?1 SCr'-PTII-FROfcEN-SECT 



UO SIZE PRODOCT PAR PC 













1 


140 


140 


0 




1 


60 ■ 


50 


0 




1 


200 


200 


0 




1 


400 


400 


2 


TB 


1 


400 


400 


2 


TB 


1 


420 


420 


30 


ST 


1 


170 


170 


3 


FI 


1 


no 


110 


0 




1 


140 


140 


0 




1 


140 


140 


0 




1 


no 


no 


1 


PH 


1 


140 


140 


0 




1 


200 


200 


0 




X 


60 


60 


0 





31 



9 J. J 






200 


2 00 


0 




cj2 if 


S ft— "5 'i ' .\ T !i T *? ft 


■| 


200 


200 


o 




92 5 


Jul .11 iluUillltlU 


1 
i 


20 0 


200 


o 




J i u 




1 


240 


24 0 


A 
V 




f)"5 7 


u iJ n, j. j. i j ah* (ULiiujWi 


1 


1 1 u 


no 
■ i \j 


o 




.. _ ■- 




1 


1 1 fl 


110 


rs 






■J U .\ - • 1 O Jj ± JJ it* JlUll 


i 
i 






A 
u 




930 


Ju>l I i . J U ii v i_ A J J J. \J £i 


' 1 
■ 


son 


500 


o 




931 


SUR-PTK-STUDY-SETS 


1 


110 


no 


o 




932 


J U IV r X Li. 1J J JjjUU 


1 


200 

ti J u 


200 


Q 




9 3 3 


inn _ L.i-r- ir — tv n f ; ^ - p RD to 

j u n ; 4 ti u >\ u J ij r ii u i u 


1 


1 1 u 


110 


o 




9 3 4 




t 


110 

1 1 -J 


1 1 fl 


ft 




93 5 


Qirq— -Lirpji— n^PT f p -a RFTi 


1 


550 


55 0 


5 


PR 


93 6 


— i U IV t 1 11 JXi k. i, J L. • I 1 




4 00 


400 


5 


PR 


937 




-[ 


110 


no 


2 


1 u 


938 




i 
i 


140 


140 


0 




9 39 




-! 
1 


1 1 0 


1 1 u 


Q 




94 0 


f v to p iTi-i — f t in n — p p t?p 


-] 


1 1 n 

t 1 u 


110 
I 1 u 


vl 




j 4 i 


PVTHP^Ttf — Pnvrp^T TP>jr 


1 




70 


(1 




^ 4 ^ 


U _ - — ^ j i I ; ! -JlilJij I -1 Jij J 


1 
1 




70 


w 






C Y TO F A T H - H T CR 0 ^ CO P ¥ 


•) 


200 


200 


0 




94 ii 


CYTClPfTH-nPT'TrT'-JSHFS 
^•iiui iiin ufiii.il a j.L ii i . 


1 
1 








PT? 


<34 r i 

?H J 




1 


i (i n 


140 

1 4 U 


n 




946 


Jj1j4j W i U J 1 i. ^ il U J. J A j \ 


i 


90 


90 


n 

V 




on 7 

3 4/ 


Vt (■*r"7'T> — M T r*F fl — F M P. V T> 


1 


ci n 


_J u 






94 3 


FT F r T R - M r r R 0 - ^ V p 5 




14 0 


i un 


n 




949 


ft fcttc t r^n-n k r?v 

L D V. 1 U 4.J lw — . l . \ . 1 


1 


14 0 


140 


n 




4 "i 0 




1 


JO 


J u 


A 




951 


ELECTR-K1CR0-0FFI CE 


'1 


110 


110 


1 


PR 


:l i * i 




TOTAL 

■Air i ■ h: .i : >.v ■, 


8, 140 






DPT LAS-CLINICAL 












BUO 


NAKE 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


pa 


976 


bb-dokor-waitii;g 


1 


280 






o m 
»J i- 


977 


BB-DONOR-PRELIM-PROC 


1 


200 


200 






97& 


BB-DOK0R~T01LET-fi 


1 


75 


7 ^ 




F V 


979 


BB-DOlfOR-TOILET-F 


1 


50 


-J u 


■&. 


£ A 


DSO 


B3-DOUOR-HILESQT03iY 


1 


600 


u U u 


n 




981 


BB-DONOR-RECVRY-HEFR 


1 


430 


^ j \j 


fi 
u 




932 


BB-DD1;0H-3L00D-PR0C 


1 


280 


0 AO 


u 




9B3 


BB-DONOR-COHFOIi-PREP 


1 


360 




n 




9B4 


BBrDONOR-BLOOD-STOR 


1 


100 


100 


0 




983 


EB-DONOR-SHIP-RECEIV 


1 


400 


4 \J U 


A 

u 




986 


BB-l}0^Qa-0FFICE 


1 


260 


£ u U 


o 

A 


PT3 


9 87 


ED-DOK'OR-HOBIL-STOR 


1 


400 


400 

4 U U 


f| 
u 




988 


BB-TR A MSF- OFFICE 


1 


330 


330 


-J 


t a 


989 


BB -T R Alt SF-H ECS -FILES 


1 


110 


no 


n 




990 


BB-TR AN SF-CRGSS HATCH 


1 


400 


400 


0 




991 


EB-TR ASSF-BL0 0D-STOR 


1 


300 


1 (1 0 
J u u 


n 
\j 




992 


BB-TRANSF-FR02H-PREP 


1 


300 


J VJ u 


o 

w 




993 


BB-TR ANSF-ASTI 39DY 


1 


240 


24 0 


A 
V 




994 


BB-TR AUSF-TISSUE-TYP 


1 


280 


? h n 

i □ w 


A 
U 




995 


HEHATOL-STAINING 


1 


110 


110 






99 6 


HEKATOL-ftlCROSCOPi 


1 


400 


400 


n 




997 


H 1: 11 ATQL-AUTQ-CQUUT 


1 


220 


£ C V 


A 
V 




39 0 


H£MArOL-StID2-STOR 


1 


40 


40 


0 





• ■' : 


li ~ J 


i 


~2G 




220 


C> 




1002 


Hi.':) TONE-KARROH 


1 


20 0 




200 


0 




1003 


H.Efs 'l-'FICE 


1 


330 




330 


3 


PR 


1004 


URIt);. .1CK0SC0PY 


1 


220 




220 


0 




1 005 


'J R I K A L-G ii H E R A L 


1 


110 




no 


0 




1006 


GHL-CKE3-C0«.1-ACCESS 


1 


300 




3Q0 


0 




100 7 


GML-CiiEH- AUTO - CHE H 


1 


TOGO 


1 


,000 


0 




1003 


GS'L-CHEJi-KAiJ'JAL-CHEH 


1 


1200 


1 


,200 


0 




1009 


GNL-CHEfi-OFFICE 


1 


440 




44 0 


4 


PS 


1010 


TOXICOL-OFFICE 


1 


110 




no 


1 


Pii 


ion 


TOXICOL-SPECIMN-STOR 


1 


40 




40 


0 




1012 


TOXICOL -GENERAL 


1 


1200 


1 


,200 


0 




1013 


RADIQCHEtf-QPFICE 


1 


110 




no 


1 


PR 


1014 


HADIOCiiEH-GENEKAL 


1 


1200 


1 


,200 


0 




1015 


SPL'C-CHBii -OFFICE 


1 


220 




220 


2 


PR 


1016 


SPEC-CHEK-GEUERAL 


1 


1800 


1 


, 000 


0 




101? 


BACTERIOL-OFEICE 


1 


220 




220 


2 


PR 


1013 


BACTERIOL-AUTOCLAVE 


1 


370 




370 


0 




1019 


iiACTERIOL-llEDIA-PREP 


1 


140 




140 


0 




1020 


BACTEUIOL-INCUBATOR 


1 


200 




.dQO 


0 




1021 


li ACTERIOL-GENERAL 


1 


420 




420 


0 




1 022 


B ACTERIOL-AH AER-L AB 


1 


230 




2S0 


0 




1023 


BACTERIOL-KEDIA-STOR 


1 


140 




140 


0 




102': 


BACTEraOL-KOSO-SUEV 


1 


280 




200 


0 




1025 


PARASITOLOGY -OFFICE 


1 


1 10 




110 


1 


PS 






TOTAL 


17 


,726 







** *********** ********* ************************************* s*************^^*,!,* 
DPT LAB-CLIHICAL 



B)!0 KA.1E 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PO 


1026 PARASITOLOGY" -GENERAL 


1 


420 


420 


0 




1027 SEROL-VISOL-OFFICE 


1 


110 


no 


1 


PR 


1028 ,SEROL-VTROL-GEUERAL 


1 


1000 


1,000 


0 




1029 5ER0L-VIE10L-EL-KICR0 


1 


BO 


80 


0 




1030 MYCOLOGY -OFFICE 


1 


110 


110 


1 


PS 


1031 HYCOLOGY-GEHERAL 


1 


420 


420 


0 






TOTAL 


2,140 







******************************************************************************** 
DPT LAB-CLIUICAL-MEDIUH 



BKO 


SAKE 


SO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


pa 


1600 


CP-RECS-WAIT-RECEPT 


1 


350 


350 


25 


ST 


180 1 


CONTROL 


1 


300 


300 


0 




1802 


CP-R£CS~PAT-TOILT~?S 


1 


60 


60 


4 


EX 


1803 


CP-REC5-PAT-T0ILT-F 


1 


60 


60 


4 


FX 


1804 


VEJilpUHCTURE-STM 


1 


no 


110 


0 




1805 


CP-RECS-BLOOD-DRAW 


1 


430 


480 


6 


SH 


1806 


CP-ADH-LAB-SVC-CHIEF 


1 


200 


200 


1 


PR 


1807 


CP-AD h -SECY-WAIT 


1 


110 


110 


1 


PR 


1B0G 


CP- A D.I -OFFICES 


1 


110 


no 


1 


PR 


1803 


CP-ADS -CO HP-RM 


1 


200 


200 


0 




1810 


CP-ADH-TECHH-TRAIS 


1 


240 


24 0 


0 




1811 


MORGUE-BODY-STOR 


1 


200 


20Q 


0 




1812 


HO3GUE-0 ANITOHS-CLST 


1 


40 


40 


0 




912 


BO RGUE- AUTOPSY 


1 


400 


40O 


2 


TB 


1813 


HCRGUE-LOUBY 


1 


100 


100 


0 


ST 







i 


200 


200 


i 




i n 16 


SUK- aiEE'-S^'OR 




110 


no 


0 




1U17 


3B-L -RBCVKY-REFR 


•) 


200 


200 


0 




10 1 s 




1 


140 


140 


0 




1019 


BB-DOHOR-BLOOD-STOR 


1 


240 


240 


0 






0 ANITOH-CLOSET 


-j 


40 


40 


0 




1S20 


TQILET-S HUWER 




45 


45 


3 


FX 


1321 


LAB-TECH-W ATCH-RH 


1 


110 


110 


0 




1022 


PATH-WORK-MQDULES 




4000 


4,000 


20 


PE 


1023 


STORAGE 


-) 


200 


200 


0 




1024 


5 A CI LR IO L -AO TOCLAVE 


•j 


200 


200 


0 




1825 


BACTERIOL-GENERAL 


1 


200 


200 


0 




182S 


BACTEKIOL-KEDIA-STOR 


1 


200 


200 


0 








TOTAL 


3,955 










:****< 




'+-**' 




DPT LAB-CLI11ICAL-SHA1L 












BNO 


BABE 


NO 


SIZE 


f~\ i\ n fi"t 

PRODUCT 


PAR 


PU 


1027 


CP-RECS-WAIT-RECPT 




140 


140 


10 


ST 


1020 


CP— RECfS-PJ T-TQIT T-M 




45 


45 


3 


FX 


1 0 2 9 






30 


30 


2 


FX 




CP— A.D H — i, iH— SVC— CS I EF 


1 


14 0 


140 


1 


PR 


1 U3 1 


ct TriF-FTLT-c to jigj 

J Jj -v U - Xj j- O iw^llUL 


"1 


GO 


GO 


0 




1032 


w /I — -' i * w 1 -l I-J 




80 


160 


2 


PR 


1333 


CP-ADH-CEHTRAL-5T0R 


1 


200 


200 


0 




1 83 4 


HQRGUE-BODY-STORAGE 




110 


110 


0 




1035 


M Q F( CD E - A U T Ci P S Y 




200 


200 


1 


TB 


1ti36 


M0RGUE-SHR-TOILT-LKH 




45 


45 


3 


FX 


1 B12 






40 


4 0 


0 




183 7 


SU8-I' 1 H-GRQSSI S G 


1 


200 


200 


0 




1038 


CYTOPATH-STAltilHG 




200 


200 


0 




1839 


&3-D0i:0R-T01LET-K 




30 


30 


2 


FX 


184 0 


EB-DOKOR-PRSLIK-PROC 




ao 


160 


0 




1041 


B3-B0NOR-RECVRl'-REFR 




110 


110 


0 




134 2 


BB-DOHOR-BLOOD-PRGC 




80 


80 


0 




1843 


B0-CO S0R-CGMP0K-PREP 




80 


00 


0 




1B44 


BB -DO KQR -BLO0 D -STGR 




00 


00 


0 




1845 


HEf.ATOL-fSICROSCUPY 




200 


200 


0 




18 4 6 


UltlliAL -GENERAL 




200 


200 


0 




1047 


GML-Cii EN-AUTO-CHEH 




200 


200 


0 




184 8 


SPEOCliEH-GEVEEAL 




200 


■ 200 


0 




1 U24 


B A C T E I ; 1 0 L - A U T O C L A V E 




200 


200 


0 




1849 


B ACT ESIOL- K ED I A -PREP 




no 


1 10 


0 




1850 


8 ACTS aiOL-SENSHAL 




110 


110 


0 




15 


J A !t IT 0 R - C" i.0 S E T 




40 


40 


0 




132 1 


EAB-XECII-UATCii-RM 




no 


110 


0 




132 0 






45 


4 5 


3 


FX 






TOTAL 


3,525 







Pl'T kkjjical-photographx 



3iiO SAHS 



NO SIZE PRODUCT PAR PO 



1032 ;iAITI!IG-SOOM 

103 3 TOILETS-.^ ALE 

1034 T O I L K T 5 - ? E K ALE 

mi' - , rn »'M»n7.-T>T!rpprTn»7 



1 


140 


140 


1 


75 


75 


1 


50 


50 


1 


1 1 n 


1 i n 



10 ST 
3 FX 



FX 



34 







p> n n 


o \i w 


n 

w 




1 0 3 y b U h . I J£ - V Mi 0 0 H 




o u 




f] 








u j j 


1 j j VJ U 


(1 




l04i C 0 ? I - 5 L C i -L UN 




/U J 


/u u 


u 




1 z PILL- EOOil 




"> ft fi 


xUU 


rv 
u 
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■* r i i i r> r* P ' P T Ti r • O ffi f ^ f T" H T J t-T 17 _ P U 

I U M u L> huL * Fa J J (JblvA xf n X "Kil 
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1 1 0 


U 




i rt ii c t- ni > "p ti l fnr*u p jp j^i *j 
1U4 j b T A Ye " W A 1 L n — H U U ii 




"I 1 A 




U 




1 U t> If 5 T ax ^ — w ATuJl —lull* JS i 




ft c: 
4 Z> 




J 




1 C> JANIJ.UK-L.LOSi.1 




no 


ll Ci 


A 

u 






TOTAL 


5, 190 








DPT BAD10L0GY 












D5!0 HARE 


T!0 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


105 1 WAITING -HO OS 


1 


1180 


1,180 


78 


ST 


1052 COHTHOL 


1 


200 


200 


0 




1053 FILM-FILES 


1 


247 9 


2,479 


0 




1054 TEACH -PI LH-FILES 


1 


300 


300 


0 




105 5 RADIOLOGY-CHIEF-OFF 


1 


220 


220 


1 


PR 


105G RADIOL -CHIEF -TOILET 


1 


30 


30 


2 


FX 


1057 SECY-WAITINC-M 


1 


110 


110 


1 


PR 


105 b A D H I K - AS £1 S T AN T 


1 


110 


110 


1 


PR 


1059 3ADI0LOGY-ASST-CHIEF 


1 


110 


110 


1 


PR 


1060 VIEtf-CO.VSULTATIOK 


1 


600 


600 


0 




1061 HTST-STENO-SECY 


1 


200 


200 


■ 2 


PR 


1062 STAFF-OFFICE 


1 


110 


110 


1 


Pit 


1 06 3 ni:SID2i!T-OPFICE 


1 


110 


110 


1 


PR 


106 4 LOG N'JE-CQ iJFEHFiiCE-Rft 


1 


200 


200 


0 




106 5 IK?AT~FIL2~C0!JSULT 


1 


400 


40 0 






106b H ADIOCRA PH-EXFOS-RM 


1 2 


270 


3,240 


0 




10d / SADIOoRArn-rci-i-TOlLET 


0 


ii f\ 

H U 


2 4 0 


1 
4 


FX 


1 Ci f t ft V T n P O- ft A n 7 flft p ?i ptf _ nu 
1 VO U j L J ii U iWikJiUjh/lriJ ii n 


3 


300 




0 




1 06 9 PLURO-RM-TGILET 


3 


40 


120 


2 


FX 


1070 BAEIUM-PSEP-CLEAH-UP 




00 


GO 


0 




1071 PATIENT-HOLDING 




50 


50 


0 




1072 DHiiSSIIiG-BOOl'HS-HALE 




300 


300 


15 


Eli 


1073 DHESSIHS-BGOiaS-PSa 




300 


300 


15 




1071. CHEST -XRAY-ROC'i 




180 


180 


0 




107 5 X E A Y - jP I L H - & ft 0 C E5 S I B G 




300 


300 


0 




1076 SQRflk'G-AREA 




300 


300 


0 




5 47 LIITEB-H HCtI Ti-STOH 




B0 


80 


0 




154 3 iiQUIP-SUPPLY-STORAGE 




600 


600 


0 




4^0 CLE A U -STORAGE 




110 


1 10 ' 


0 




50 0 UTIL-SOILEB-STOH 




no 


110 


0 




1 0 7 7 P 0 3 T A -XRAi'-M ACH-STO S 




150 


150 


5 


mi 


107a x ii sy-?ECH h-b atch -hh 




1 10 


110 


0 




107& XTIA Y-TilCUM-TUILET 




45 


4 5 


3 




15 OAiilTOK-CLOSE'T 


1 


40 


40 


0 






TOTAL 


13,614 







* + * T *** + **************t ********* ************ 



DPT 0 LI TP AT -SPECIAL -PRO C 





NASli 


HO SIZE 


PEGIIUCX' 


PAR 


PU 


Bin 


8 A 1.5 .'ACE 


1 110 


110 


8 


ST 


1039 


TOHOu. 


1 270 


270 


0 




1090 


ULTRAS001ID-DIAGN-RH 


1 300 


300 


0 




1091 


X a ESH Ofifi A.PH.I-ROQI1 


1 300 


300 


0 




1092 


XEROGRAPHY-ROOM 


1 300 


300 


0 




109 3 


COHPUTER-IK-QUT-STA 


'1 110 


110 


0 




1094 


CIHE-PILH-PROCESSIKG 


1 110 


no 


0 




1095 


ClilE-FILM-VIEtfING 


1 2Q0 


200 


0 








TOT AL 


1 , 700 







** , ********** ****** **************** *.***************** *****«*¥******************* 

DPT RADIATION-THERAPY 



BHO 


MA ME 


!JO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PO 


1096 


■rfAIXISG-SPACE 


1 


140 


140 


10 


ST 


1097 HAlT-ALeOYE-caiT-tLL 


1 


160 


160 


0 




1098 


CONTROL- RECEPTION 


1 


110 


110 


0 




1099 


NURSES-OFFICE 


1 


110 


110 


0 




1100 


P A T I E H T - T 0 1 L E T - SI A L E 


1 


75 


75 


. 3 


PX 


1101 


P A TIE.'iT- TOILET -FEM 


1 


50 


50 


2 


FX 


1 102 


SECRETARY 


1 


110 


110 


I 


PR 


1103 


DOCTORS-OFFICE 


1 


110 


110 


1 


PR 


new 


THE R A P Y - E X A H - 8 O O K S 


'1 


200 


200 


0 




1105 


RESIDENT S-OPFICE 


1 


no 


110 


1 


PR 


1 106 


EH T— EX A S - BOOM 


1 


110 


110 


0 




1107 


SUPR-OSTH-THER-D2ESS 


1 


20 


20 


1 


CO 


1103 


SOPR-ORf B-TJiER~TRTBT 


1 


360 


360 


0 




1109 


S UP R -OR T H -Tfi ER -CM T RL 


1 


80 


80 


0 




1110 


5QPR-ORTH -AUX-EQUIP 


1 


80 


80 


0 




1111 


CDLT-60-T HER -DRESS 


1 


40 


40 


2 


cu 


1112 


CBLT-60-T.4ER-TRTHT 


1 


woo 


400 


0 




1113 


CELT-CO - TH ER -COiiTROL 


1 


80 


ED 


0 




1114 


CBLT-60-TH2R-H A2E 


1 


120 


120 


0 




1115 


CBLT-60-THER-AUX-LQP 


1 


00 


ao 


0 




1116 6SEV-1IS-ACC-DRESS 


1 


no 


40 


2 




1117 


6 H £ V -LIt!-A CC-TRTHT 


1 


400 


400 


0 




1118 SHEV-LlS-ACC-COfiTROL 


1 


80 


00 


0 




1119 


6 H £ V -L IJB -ACC— M A 2 £ 


1 


120 


120 


0 




1120 


GriLV-LIN-ACC-AUX-EQP 


1 


00 


LO 


0 




1121 


18SEV-LIN-ACC-DBSSS 


1 


40 


40 


2 


CD 


1122 


1 8 H E V -LI H-A COTRT H T 


1 


420 


420 


0 




1123 


1 f! h EV — LIS - ACC- CNTL 


1 


SO 


30 


0 




1124 


iaSEV-LiH-,ACC-MA2E 


1 


120 


120 


0 




1125 


1 8 H E V -L I H - A C C - A U X - E Q 


1 


180 


ISO 


0 




1126 


TOILST-K ALE 


1 


75 


75 


3 


FX 


1127 


TO I LET -FEMALE 


1 


50 


50 


2 


FX 


1123 


DARK R OO.I -AUTO-PROC 


1 


80 


80 


0 




1129 


T LEE -SI (1 U L A TOR - 8 H 


1 


30 0 


300 


0 




1130 


TiiER-SIH-LRESE -CUBIC 


1 


20 


20 


0 




1131 


TRTH T -PL A U SING -ROOM 


1 


240 


■ 240 


0 




1132 


CLASSROOM 


1 


200 


200 


0 




1133 


ELECTROS ICS -LAB 


1 


200 


200 


0 




11314 


KADIUti-SEUED-SOURCE 


1 


110 


no 


0 




1135 


CO »I P U T S 3 - 1 U- OUT -S T A 


1 


110 


110 


0 




1135 


PHYSICS-»LA2-SBKRH 


1 


200 


200 


0 




1 137 


RADIATIOli-PUYSICS-O? 


1 


no 


110 


1 


PR 


1131) 


STAf F-TOILEl'-.lALE 


1 


30 


30 


2 


fx 



15 J £ B.I CLOSET 1 40 4 0 0 

TOTAL 6,010 

******** , **** ****************•.***** **:j; **** ************:****#!): 

DPT NUCLEak-HEDICINK 



BHO H A K 3 

1167 tfAITIKG-ROOfl 

1163 PA'TlEiiT- TOILETS -KALE 

116 5 PATIEHT-TOILETS-FEfi 

1170 RECEPTIOHIST-SECY 

1171 UUCL-HED-KEAD-OF-EXH 

117 2 NUCL-HED-ASST-HEAD 

1173 KUCLE AR-HED-TOILET 

1174 BESIDE NTS -OFFICE 

1175 RBSIDEHT-EXAM-ROOJfS 

1176 VIEUIKG-CONSULT-ROOf! 

1177 PILE-ROOM 
1173 UQT-L Ali 

1179 PATIEUT-DOSING-EOOfl 
11B0 UPTAKE-ROOM 
1181 IilAGI^G-EOOJl 
1132 COaFMER-flOOH 

1183 DAKK-ROOK 

1184 LA3-COUUTING 

1185 CLEA;!-LI!!EH 

1186 SQILED-LIHE1I 

1187 R A UIO CHEMISTRY. 

1188 COSf EH2SCE-C1ASSR00S 

1189 SCAtf MUG-OFFICE 

1190 PHYSICISTS-OFFICE 

1191 PUYSICS-COUliTIKG-LAB 
1 192 R ADIOPHA RKACIST-OFP 

1193 nADIOCUEHIST-OPP-LAB 

1194 S UPPL I -STORAGE 

1195 STAPF-LKR-LOiltlGE 

1 196 S T" AFP -TOILETS- H ALE 

1197 STAPF-IOILFTS-FSH 

1198 PA TIE liT~ HOLDING 

1199 DECAY-DISPOSAL-EOOH 
120 0 TECH-I-SJTX-ROOH 

120 1 TECH-bUT Y-TOILT-SHS 

1202 STORAGE 

1203 SHGHAIR-STRCHH-STOS 
120 4 BED- S? fi Y. S-LAB -ELECT R U 

15 JARIT0P -CLOSET 

DPT C AH Dl AC ~C ATK-L A B 
8K0 SAKE 



HO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


P13 


1 


140 


140 


10 


• 

ST 


1 


75 


75 


3 


fx 


1 


50 


50 


2 


FX 


1 


160 


16 0 


0 

£r 


PH 


1 


200 


200 


•) 


PR 


t 


1 ft Ci 


i rift 


I 
1 


r ii 


1 


30 


30 


2 


FX 


1 


11 0 


no 


1 


PR 


1 


110 


110 


n 

si 






100 


1 no 


n 
w 




1 


200 


20 0 


n 




-) 


80 


rto 


Q 




1 


110 


110 

1 I u 


o 




* 


18 0 


1 !i ft 


n 




1 




Z / U 


n 




j 


i U U 


1 ftH 
1 ■-• u 


n 




1 
■ 


o u 


o u 


A 
V 




1 
I 




■3 ti n 


■3 
J 


PT7 

ir li 


( 










I 






U 




I 


ii n fi 


4 U l> 


□ 


I'll 


-I 
I 


Q lift 
Ci 4 u 


o (i n 


n 
u 




1 


1 ft 0 


1 DO 


n 




1 
I 


I 1 U 


1 1 fi 


i 




i 
l 


CJ Lf u 


A/in 


A 
U 




1 


1 1 U 


iin 
1 I u 


I 


Jr ii 


1 


inn 


O U M 


n 
u 




1 
I 


Tin 


1 1 U 


u 




1 
J 


^ u u 


7(10 
■£ \J \J 




XL 


1 


175 


175 


7 


FX 


1 




1 5 


_i 


17 V 
1 A 


1 


180 


180 


2 


LT 


1 


6 0 


60 


0 




1 


110 


110 


0 




1 


45 


45 


3 


FX 


1 


250 


250 


0 




1 


110 


110 


0 




1 


300 


300 


0 




1 


tK3 


40 


.0 




TOTAL 


7,030 
******** 


**** 


*** 


WO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 





114 0 INSTRUCTORS-OFFICE 

114 1 CIHIJ-FII.8-STORAGB 

1 142 srAFF-TECH:!S-LOm!GE 

115 3 STAFF-TOILET-.^ ALE 
T154 S5A?F-l'0ILB'f-PENALB 



2 


110 


220 


1 PR 


1 


110 


110 


0 


1 


200 


200 


0 




45 


4 5 


3 FX 


1 


30 


30 


2 FX 



************ 



************* 



37 



1114 3 Dsitr 

1149 FIL; olNG 

1150 CAT!: 

1151 HO NIT OR- BLOOD- GAS 
548 EQUIP-SUPPLY -5TOR 

15 JAHITOE-CLOSET 

*** *********** ************************ *******.************** 

DPT PHYSICAL-THERAPY 





•J 10 


0 


1 80 


0 0 


0 


1 mo 


1110 


G 


1 1425 


425 


0 


1 tqfl 


140 


0 


1 no 


140 


0 


1 4 0 


40 


0 


TOTAL 


2,080 





BKO 


KfiHB 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PO 


1215 


ADH-RECEPT-AREA 


1 


110 


110 


0 




1573 


QIC-OFFICE 


1 


110 


110 


1 


PR 


1574 


HCOIC-OFFICE 


1 


110 


110 


1 


PR 


121b 


ADH-STAFF-THERPST 


3 


G5 


255 


1 


PH 


1217 


CU3ICLE 


<45 


90 


4,050 


0 




1218 


CUBICLE-WORK-STA 


23 


60 


1,330 


0 




1219 


EXERCISE- STATION 


18 


60 


1,080 


0 




1220 


BEHAB-A8EA 


1 


1000 


1,000 


0 




122 1 


STOSAGB 

HYORO-EjXTREM-WHXPI 


1 


106 


106 


0 




1222 


7 


SO 


420 


0 




1223 


IiYDIiO-LOWEoy-' n 'KLPL 


2 


80 


160 


0 




1 224- 


HYDJR0-T3THT-CUB 


2 


no 


220 


0 




1225 


HY DRO-W.HLPL-VRK-SH 


3 


60 


130 


0 




1226 


HY DftQ-CO NT -BODY-T1I 


2 


24 0 


4S0 


0 




1227 


HYDRO-THER-POOL 


1 


1500 


1,500 


0 




1228 


SUPP-W.MT-SPACES 


'I 


210 


210 


15 


SP 


1229 


SUPP-LITR-VJH CHAIR 


1 


B4 


04 


6 


SP 


1230 


SUPP-EXAH-SP-SX 


3 


110 


330 


0 




1231 


SUPP-WUCHAIR-TOILT 


2 


50 


100 


2 


FX 


1575 


SUPP-OaksS-BOOTH 


1 


180 


\m 


6 


BR 


1 57 6 


SUPP-PAT-LXK 


1 


130 


180 


10 


LK 


1232 


SUPP-STAFF-TOIIET 


2 


30 


60 


2 


FX 


1233 


SUPP-STAFF-LKRS 


1 


120 


120 


12 


LX 


1577, 


SOPP-STAFF-LOUSGE 


1 


ISO 


180 


0 




499 


CLEAX-STOIUGE 


1 


1 10 


110 


0 




500 


UTIL-SOILED-STQB 


1 


110 


no 


0 




15 


JAUITQR-CLOSET 


1 


40 


4 0 


0 




1570 


SP-TRT-DAILY-LIVIiiG 


1 


400 


400 


0 




123 5 


SP-TET-Afir U'1'EE-TR K G 


1 


610 


610 


0 




157 9 


SP-TRT-CARDIO-POI. 


1 


300 


300 


0 




1237 


SF-TET-ELECi'SOfJYQG 


1 


110 


110 


0 




123S 


SP-TRTrPED-RSKAB 


1 


300 


300 


0 




1580 


SP-TliT-EX At-J-RES 


1 


110 


1 10 


0 




1239 


CUg-EJHSUPVH 


1 


110 


110 


1 


PR 


124 0 


CLIS-ED*COSF-I,IBS 


1 


2.00 


200 


0 




1241 


CLIN-ED-TEHG-AIDS 


1 


50 


50 


0 




1242 


CI.IN-ED-STDHT-CARR 


5 


30 


150 


0 





TOTAL 15,205 

DPT OCCUPATIONAL-THERAPY 



BI.'O HAMS 



HO S1ZZ PRODUCT' PAR PQ 



1581 ADM -RECEPTION -AREA 1 110 .710 0 

1332 A D H -H AITIKG -AR E<! 1 210 210 15 ST 



38 



1 Z : ( \ -\ 


inM- "1* R 7/ AP T SI? 


3 


85 


205 


1 




1 q a 


PI T >"*WFT?V7 


1 
i 




ft '575 


o 




1 Eft 7 


PT.Tu ^O^B-PROGPAHS 

^J,laJ _ 1\ ■-< ^ H .£1 i l lJ 


i 

i 


500 


500 


o 




i _>oO 


M TTY T r— fl a TT V — T T VP 


i 


_ ^ -i 




o 




1 r * ;3 0 

I j a a 


L i. 1 ii J. v. -™ l h L- r u « £.ii it ri 


i 


■i Ti n 

J CJ u 


SfiO 

J U V 


A 






^Jj A « i V I* Ull£> * UiK-LA 




lit) 


1^0 






i py i 


r*T tut p— tp y at — ^ Tl y a 


i 
i 


1 1 (i 




0 




J -J - 1 £ 




i 
i 


500 


500 


o 




I J J J 


c p p r — p p n fl — fi P. K — TH FT? 


i 


110 


1 10 


o 




1 c ^ 11 




1 


110 


110 


o 




I J J J 1 


^ i ),> ^- 1 hWU i_ •! .4- 1 1 - k -> . 1 




110 


no 


£) 




1 J JO 




i 




Z JU 


u 








T 
1 


110 


110 


0 




1 59 B 


— 4 L • ■ Li U J_l X U Cl 


1 


200 


200 


o 




I J J? 




1 






o 




1 Art n 


ft T 1J — TM"!— ^ 'I'll h — f k a P P PT 






1 PO 




CT? 




C x> i 1 — c 'p n p y c ^- — ft n d i\ 


1 




1 _J u 


n 




1 u l) ^ 


sl 1 Htl v_ n a x u x L l, i 


J 




J U 


n 
u 




1 Ej y ,J 




1 


30 


30 


2 


FX 




CCP-QT fc o p — T fl T T IT J T — 1? 


i 










1 A (1 A 
I 0 Lf 0 


^PT-Cil'AT 1 J?— T nr'ifPH ^ 
Or i O J Ji f f l.Ut_r\ijLW 


-s 
i 




150 


1 5 


t K 


16 1 5 


BflU K-?y X K— ft R P A -TV TP W 


i 


0 ' 


o 


o 




1605 




i 


110 


1 10 


0 





TOTAL 9,035 

****** + it^ijr^itrsJf^TiiV******* ************** 

DPT INPAT-SPECIAL-PnoC 



B KO 


SJtfE 


SO SIZE 


PRODBCT 


PAR 


PQ 


1030 


PEMPH-SPEC-PEOCED 


1 425 


425 


0 




1031 


HEURO-SPEC-PHOCED-EH 


1 425 


425 


0 




10S2 


KONITORIHG-AKEA 


1 SO 


ao 


0 




1033 


COSTROiL-aSEA 


1 60 


60 


0 




1004 


SCSOB-S.REA 


1 60 


60 


0 




1005 


UTILITY-AREA 


1 00 


80 


0 




1036 


DUES 3-TOZLET- AREA. 


1 110 


110 


1 


FX 


1087 


FILS-PnOCESSI>!G 


1 110 


110 


0 




1038 


CAi!DI0VASC-LA3 


1 110 


110 


0 








TOTAL 


1,160 







********************* *********** + ****-1=-'i--** ****************** ********************* 
DPT SURGICAL -SUITE 



d:?o 




m SIZE PBODDCT PAR 


pa 


1258 


FAMILY KZTX B S 


r 140 


140 


10 


ST 


1607 


COSSULTATIOS-nOOa 


1 140 


140 


0 




1259 


OR-IKSTRUCTOR-OPP 


1 110 


110 


1 


PR 


1250 


CLASS SK-CCTV 


1 400 


400 


0 




126 1 


KUHSfS-STATIOS 


1 200 


200 


2 


PH 


1262 


OB-SOPt-S-UR-SlE-CLRS 


'I 180 


180 


Z 


PR 


1263 


S R - S U i'l-'LY-COHPS H E 8 


1 160 


160 


2 


PH 


126 5 


PA£lB8f-aQLJ>-STHBTCH 


1 200 


200 


0 




1267 


0 U TP A T-if A I T~C OfiTROL 


1 200 


200 


0 




126 6 


0UTFAT-CHNG-HH-T0ILT 


1 140 


140 


0 




1263 


08 TPAT-PuEP 


1 200 


200 


0 




160 8 


UUiTAT-FtECOVERif 


1 440 


440 


4 


BD 


1269 


D0CaO8S-LOUf!GB 


1 20 0 


200 


0 





1 „ / 1 


U' •\f;--4.'Jii.i'ii-S!iitS 


1 IbQ 


>S0 


& 


FX 


1272 


i -LOUBGE 


1 200 


200 


0 




1273 


f LOCKERS 


1 200 


200 


20 


LK 


1274 


FEft.._o-TOILET-SHR 


1 150 


150 


6 


ES 


127 5 


CORPS.1EH-LOUNGE 


1 200 


200 


0 




1276 


CORPSilEU-LOCKERS 


1 200 


200 


20 


LK 


1277 


CO P. P S H E H - TO I LT -S HB 


1 150 


150 


6 


FX 


1273 


GEH-SURS -OPES -HOOK 


■ 1 400 


400 


0 




127 9 


GEK-5'JRG-OR-SP-PHOC 


1 600 


600 


0 




123 0 


PERIPHKRAL-VASC-OH 


1 600 


600 


0 




1231 


ORTHOPEDIC -OR 


1 450 


450 


0 




1202 


ORTH-OR-PLAS-SPLNT 


1 200 


200 


0 




1283 


O3TH-0R-DKRH-AUTO 


1 40 


40 


0 




1204 


WEUROSURSICAL-OR 


T 600 


600 


0 




1235 


NLLIRO-SaEG-REC-EQPT 


1 110 


110 


0 




1236 


CARDIAC-OR 


1 600 


600 


0 




1237 


CARDIAC-OR-'JORK-AREA . 


1 200 


200 


a 




1213A 


CARDIAC-QR-TV-HOHITB 


1 200 


200 


0 




1209 


CARDIAC-PERFUS-OFF 


1 200 


200 


i 


PB 


1609 


OHGAH-PROFU5IQN 


1 200 


200 


0 




1290 


SCRUB-UP-SOB STERILE 


6 100 


600 


0 




129 1 


SURGICAL-SJORK-AREA 


1 800 


aoo 


0 




1292 


CLE! H -STORAGE 


1 1000 


1,000 


0 




1293 


PR 02 EN-SECTION -LAB 


1 50 


50 


0 




1611 


CONIAa-HASTE-COLLECT 


1 140 


140 


0 




1612 


CLEANING-EQUIP 


1 110 


no 


0 




1303 


DOCTOR S-BEDROQH 


1 110 


no 


2 


Pit 


130*4 


DOCTORS -TOILET -SHR 


1 45 


45 


3 


FX 






TOTAL 


11,415 







DPT SURGICAL-RECOVERY 



B^O NAME 



SO SIZE PRODUCT PAR PU 



1307 RECOVERY -ROOM 
1303 UTILITY- WORK -A RE A 

1309 DICTATION-BOOTHS 

1310 EQ'J IPft EN T -STORAGE 

1311 NURSE-STA-MED-PREP 

1312 STAFF-TOILET 
1314 CONSULTS TIOK-ROOS 

15 JANITOR-CLOSET 

DPT DIAL ¥ SIS 



1 1000 


1,000 


10 


BD 


1 200 


200 


0 




1 130 


130 


6 


BH 


1 400 


400 


0 




1 180 


1G0 


0 




1 30 


30 


2 


FX 


1 1 10 


110 


0 




1 40 


40 


0 




TOTAL 


2,140 







BSC HAHE 



NO SIZE PRODUCT PAR PO 



1322 


DOCTORS -OFFICE 


1 


110 


no 


1 


PK 


1323 


EXSNI K ATIOK-RQOft 


1 


110 


no 


0 




1324 


NURSES -ST A-HED-STOR 


1 


200 


200 


0 




1325 


DIALYSIS-ASSEHBLY 


1 


200 


200 


0 




1326 


DIALYSIS-SUITE 


1 


1120 


1,120 

200 


8 


SH 


1327 REHAL-STUDIES-ROOK 


1 


200. 


0 




1328 


Pfi'I'lSKT-TOILET-.IALE 


1 


30 


30 


2 


PX 


1329 


P ATI L NX -TOILET -EE H 


1 


30 


30 


2 FX 


.1330 


S 0, 02 PH EST "STORAGE 


1 


400 


400 


0 








TOTAL 


a. una 







40 



BHO HAH. 



NO SIZE PRODUCT PAR PU 



1331 


PAT'lER-57 AITISG 


1 


140 


140 


10 


ST 


1332 


FATTER -TOILET 


1 


30 


30 


2 


fx 


1333 


RUKSES-STA-KONrTOR 


1 


140 


140 


0 




1613 


DOCTOF-OfFICE 


1 


110 


110 


1 


PS 


1 33 51 

1 J -J 1 


DOCT0R-EEDR00H3 


1 


110 


110 


1 


PS 


133 5 


DOCTOR -TOIL ET-SBR. 


1 


45 


45 


3 


FX 


1336 


CONSULTATION 


1 


110 . 


110 


0 




1337 


STRETC1IER-STOR 


1 


110 


110 


0 




1 33 a 


PATIEKT-PREP-EXAK-SH 


1 


155 


155 


0 




1339 


PA TIE NT- TOILET 


1 


45 


45 


3 


FX 




LJ EOR-ROGM 


10 


195 


1,950 


0 




134 1 


LABOR -3 00 H -TOILET 


10 


30 


300 


2 


FX 


1392 


UTILITY- APPAR-STOS 


1 


200 


200 


0 




1343 


DELIVERY -ROOH 


4 


400 


1,600 


0 




134 4 


SCRUBUP-SUBSTERIL 


8 


200 


1,600 


0 




134 6 


RE5USCIT ATIOK-ISL AND 


1 


140 


140 


0 




1347 


RECUVERY-ROOH 


1 


4 00 ■ 


400 


4 


BD 




R EC Q V ERY -RM -TOILET 


1 


30 


30 


2 


FX 


1 1 U 0 

1 J H J 


PI B~l T W- STERILE— 5 TOR 


1 


240 


240 


0 




j j j a 


f^r KM'p-qoTl PD-t Itl-COL 


1 


200 


280 


0 




1 ^1 S 1 


POI1 T P-^U PPLY-STO^ 

Jl V; " J- +T juri Li u — * ■ 


1 


200 


200 


0 




1 1 •? 


\ \ F 5 T H ± S I A - S T 0 R AG E 


1 


80 


ao 


0 




1 r i "! 


HAT P -liOU S -L 

ll /\ Li i_ Ji. U U 11 □ „ "'Hi 


1 


200 


200 


0 




[ Jjj 


H H P-TDTl FT— SHOWER 


1 


125 


125 


5 


FX 


1356 


PEiiALE-LOUIIGE-LKR 


'! 


200 


200 


0 




1350 


FES ALE -TOIL ET- SHOWER 


1 


125 


125 


5 


FX 


1359 


LABORATORY 


1 


110 


110 


0 




1614 


CL E A tf-EQUP -STORAGE 


1 


80 


80 


0 








TOTAL 


8,855 







++#++ ******************** ******+**^ 

DPT NURSERY 

BSO' SAKE HO SIZE PRODUCT PAR PU 

1360 NURSES-STATION 

136 1 HURSE-STATION -TOILET 

1362 ANTEROQH-SCEUBUP 

1363 WORK -EXAd- A RE A -FULL 
1615 WORK -EX AM -A RE A -IN TEN 

1364 FULL-TSRB-BASSIHET 

1365 INTEU-CARE-DASSIHET 

1366 OBSERVATN-BASSIHET 

1367 CIRCUrtCISION-AREA 

1368 XRAY-ALCOVE 

1369 PROCEDURE-RODS 
.1370 PORHULA-DISPNS-STOR 
1371 LIHEM-STORAGE 
1372. EQUIPMENT -STORAGE 
1373 UTILITY-BOOH 

137 4 HOT HERS- ROOH 
1375 DOCTOR S-OFF-COMSULT 

15 JANITOR- CLOSET 



1 


no 


no 


0 




1 


30 


30 


2 


FX 


1 


110 


110 


0 




1 


560 


560 


56 


BS 


1 


190 


190 


19 


BS 


56 


30 


1,680 


0 




13 


80 


1,520 


0 




2 


50 


100 


0 




1 


eo 


80 


0 




1 


110 


110 


0 




1 


140 


140 


0 




1 


160 


160 


0 




1 


60 


80 


0 




1 


200 


200 


0 




1 


K0 


140 


0 




1 


140 


140 


0 




1 


110 


110 


0 




1 


40 


40 


0 




TOTAL 


5,500 







bko m 

1376 If ELFARE-R EC -OFFICE 
137 7 RE.D~CiOSS-«l2fIHG 

1378 RED-CR05S-FIELD-DIR 

1379 RED-CROSS-SEC'i-VfAIT 
1333 RED-CBOSS-ADMIU 
1331 RED-CROSS-3EC-S0PV 
1382 RED-CKOSS-CASE-SQPV 
1303 RED-CROSS-SOCL-VOIiK 
1364 RED-CHOSS-REC-ViQRKR 
1385 RED-CROSS-VOLDJl-RIi 

1306 RED-CR05S-VOL'J)!-OFF 

1307 RED-CROSS-KUSIC-RM 

1380 RED-CROSS-TV-HOOM 

1389 RED-CROSS-READIHG-RH 

1390 RED-CROSS-CRAFT-SHOP 

1616 PUBLIC-TOILET -MALE 

1617 PUBLIC- TO ILET-FEKALE 
15 JANITOR-CLOSET 

139.1 TOILETS-HALE 

1392 TOILETS-FEMALE 

1393 KITCHEN 

1394 STORAGE 

1395 RL'C-LOUN GE-K0LTIUSE 

1396 CAFETERIA-SNACK -EAR 

1397 CAFETERIA-STORAGE 

1398 EXCHAKGE-SALES 

1399 EXCHANGE-STORAGE 

1400 FLORIST-SHOP 

1401 BARBER-SHOP 

1402 BEAUTi-SHOP 

1403 LAOI-iDEY-CLEAtl-PICKUP 
14 04 SEC -TOILETS -MALE 
1405 REC-TOILETS-FEHALE 
1406. CHA PEL -HAVE 

1407 CH APEL-CHAMCEL 

1408 CHAPEL-VOTIVE-CONFES 

1409 C8A PEL-V ESTMTS-STOR 
14 10 CHAPEL-OFFICES 

1411 CHAPEL -SECY-CLERK 

1412 CHAPEL-SSKINAR-ROOKS 

1413 CHAPEL-TOILET-MALE 

********** ****************************** ****************************#*********** 

DPT SUBSISTENCE 



no 


SI2S 


PRODUCT 


PAR 


PU 


i 


— i- 

300 


300 




0 


— 




200 


280 


20 


ST 


i 


140 


140 


1 


PR 


i 


1 10 


1 10 


1 


PR 


i 


320 


320 


4 


PR 


1 


110 


110 


1 


PR 


i 


110 


110 


1 


PR 


i 


4B0 


4 BO 


6 


PR 




430 


480 


6 


PB 


i 


200 


200 


0 




1 


320 


320 


4 


P 


i 


400 


400 


0 




i 


400 


400 


0 






400 


400 


0 




i 


400 


400 


0 




i 


75 




3 


FX 


i 


50 


so 


2 


FX 


i 


40 


40 


0 




1 


75 


75 


3 


FX 


i 


50 


50 


2 


FX 




110 


110 


0 




1 


400 


400 


0 




i 


20Q0 


2,000 


0 




i 


3000 


3,000 


0 




1 


900 


900 


0 




i 


3600 


3,600 


0 




i 


500 


600 


0 




i 


420 


420 


0 




i 


420 


420 


0 




i 


420 


420 


0 




i 


680 


600 


0 




i 


75 


75 


3 


FX 


i 


50 


50 


2 


FX 


1 


1000 


1, 000 


100 


ST 


i 


200 


200 


0 




1 


160 


160 


0 




i 


180 


180 


0 




1 


110 


110 


1 


PR 


i 


no 


110 


1 


PR 


1 


200 


200 


0 




i 


30 


30 


2 


FX 


TOTAL 


19,405 







BKO HAME 



NO SISE PRODUCT PAR PU 



1416 CAFSTERIA-SER VE-FAC 

1417 PAT-TRAY -SERY ICE 

1418 PAT-FOQD-CART-STOR 

1419 SAHI-DISHWJ.SH-COLLTH 

1420 SANI-POT-'rfASH-CTR 

1421 SAKI-CART-WASH-CTR 

1422 SA;iI-CAN-VIAS8-TRASf1 

1423 SA!?I-KE?mG-GAI?a-5T 1 64 



1 


1300 


1,300 


0 


1 


900 


900 


0 


1 


780 


780 


26 


1 


1160 


1,160 


0 


1 


240 


240 


0 


1 


210 


210 


0 


1 


60 


SO 


0 


1 


64 


64 


0 



42 



1 4 2 b 


¥i 0 L h b i - P .-. ii P 


1 


Jy J J 




0 




1427 


I .ENT-ROOH 


1 


130 


130 


0 




1 428 


HE- . * E-STGRKPR-SP 


1 


2 80 


200 


0 




1 429 


RECE1VE-STGR-DRY 


1 


1250 


1,250 


0 




1430 


RLCEIVE-SXQR-IiOKrOOD 


1 


700 


700 


0 




1431 


i!n?niC>-?ROZLN-STOf{ 


1 


106 0 


1 , UuU 


0 




1432 


REFRIG-Ev'UIP-ROOM 


1 


100 


100 


0 




1433 


DIUIIiG-ROQM 


1 


2 


2 


562 


ST 


i 4 3 4 


ADH-FOOL)-SvC-CHIEF 


1 


1 bu 


c n 
150 


-i 
i 


PS 


143 5 


ADM-POOD-SVC-CH-SECY 


1 


110 


110 


1 


PR 


1 436 


AD K-PA'i'IENT -CONSULT 


2 


100 


200 


0 




1437 


ADii— OTHER -DESK -SPACE 


7 


80 


5 6 0 


0 




1438 


FS-EM PL-LOCKERS-MALE 


1 


1 40 


140 


14 


LK 


14 39 


FS-EKPL-TLT-SHR-HALE 


1 


10 0 


100 


4 


FX 


1440 


FS-EK PL-LOCKERS -FEU 


1 


140 


1 40 


1 4 


LK 


"I IT ft 1 

14 4 1 


fit T — CT O t) — T? IT 1 TfT 

— ii rtlL iLi blili HI1 


1 


75 


/ D 




ri 






TOTAL 


13,^96 







********** ******** ******************** ****************************************** 

DPT CENTRAL -PROCESSING 



B!JO 


NAME 


HO SIZE 


PRODUCT 


PAS 


pa 


1442 


RECEIVE-STATION 


1 100 


100 


0 




1443 


RECEIVE-CLE AKUP 


1 600 


600 


0 




1444 


RECEIVE-C ART-WASH 


1 220 


220 


0 




1447 


PREP-STEHIL-HORK-ARA 


1 600 


600 


0 




1450 


PREP -STERILIZER- CTR 


1 30 0 


300 


0 




1454 


STOR-STERIL-UNSTERIL 


1 2000 


2,000 


0 




1455 


STOR-HED-EQUIP 


i aoo 


aoo 


0 




1457 


STOR-DIS PENS-CENTER 


1 140 




0 




1459 


STOR-SUPVR-OFFICE 


1 110 


no 


1 


PS 


1460 


ST03 —CLERICAL -OFF 


1 160 


160 


2 


PR 


1461 


STOR -LOCKER -HALE 


1 140 


140 


14 


LK 


1462 


STOR-LOCKER-FEH 


1 140 


140 


14 


IK 


1463 


S TOR -TOIL ET-flALE-SHR 


1 100 


100 


4 


FX 


146 4 


STQR-TOILET-FEH-SHR 


1 75 


75 


3 


FX 


15 


JANITOR-CLOSET 


1 40 


40 


0 








TOTAL 


5,525 







**************** ******** ***** ****** **•********************#********************** 

DPT CENTRAL -SUPPLY-STOH 



Bl!0 SAME 



NO SIZE PRODUCT PAR PU 



1467 


MEDICAL-GENL-STOR AGE 


1 9000 




,000 


0 


1468 


RECEIVING-ISSUE 


1 800 




300 


0 


1459 


EQUIPMENT-STORAGE 


1 1000 


1 


,000 ' 


0 


1470 


FORMS-STORAGE 


1 300 




300 


0 


1471 


SECURITY -STORAGE 


1 300 




300 


0 


1472 


oxyge:i-stgr-eherg~cy 


1 200 




200 


0 


1473 


RECEIVE-StllP-DOCK 


1 300 




300 


0 






TOTAL 


11 


,900 





******************************************************************************** 

DPT LINEN-SERVICE 



SKO HAKE 



HO SIZE PRODUCT PAR PU 



43 



14/: 



Li, 



Lh 



w 1 :; 1 



1476 SOU S'Eii-COL-SRT 1 200 200 0 

TOTAL 710 

DPT HOUSEKEEPING 



BUG 1JAME 



NO SIZE PRODUCT PAR PU 



1477 


HOU3EKEEP-OFFICER 


1 


110 




no 


1 


PR 


1479 


EXEC-HOUSEKEEP-FOHMN 


1 


150 




160 


2 


PR 


1479 


SECRETARY 


1 


110 




110 


1 


PR 


mao 


J A;iITO"\-?OREMAN 


1 


430 




480 


6 


PR 


14B1 


TRAIHING-CLA5SROOH 


1 


750 




750 


0 




1482 


DAY-ISSUL-ROOH 


1 


750 




750 


0 




1493 


3ULK-ST0 RAGE-AREA 


1 


2000 


2 


,000 


0 




1464 


EQUIP-CLEAN-ROOK 


1 


400 




400 


0 




1435 


ECHiIP-CHANG£-RQOH 


1 


220 




220 


0 




I486 


GESERAL-EQ'JIP-STOR 


1 


450 




450 


0 








TOTAL 


5 


,430 







t» f*******.*************************************************^ 
DPT TRASH -COLLECTION 



EHO SAME 



1437 TRASH-COLLECTION 



IIO SIZE PRODUCT PAR PC 
0 



1 900 900 
TOTAL 900 

********** ******* ****************** ***** *************** ************************* 

DPT PSEVEETIVE-HEDICIUE 



BKO NAME KO SIZE PRODUCT PAR PU 



1400 PEEVE NT- KED-OFFICEB 


1 140 


140 


1 


PR 


1439 PREVENT— HED-TECHHS 


1 200 


200 


2 


PE 


1490 HORSES-OFFICE 


1 110 


no 


1 


pa 


149 1 INTERVIEW-ROOK 


1 110 


no 


0 




1492 LABORATORY 


1 400 


400 


0 




1493 STORAGE 

1494 TOILET-KALE 


1 200 


200 


0 




1 30 


30 


2 


FX 


14 55 TOILET-FEMALE 


1 30 


30 


2 


FX 



TOTAL 1,220 

* ************ ******.******#***¥*********:^ 

DPT RADIOLOGICAL -SAFETY 



BUO SAME KO SIZE PRODUCT PAR PIT 



1496 


RADI ATIOS-SAFETY-OFF 


] 140 


140 


1 


PR 


1437 


SECRETARY 


1 110 


110 


1 


PS 


149 0 


ASST-R ADIATif-S AFETY 


1 110 


110 


1 


PR 


1495 


HMCS-BHC 


I 200 


. 200 


2 


PR 


1 SCO 


K H ES 2 


i 20 0 


200 


2 


pa 


1501 


PHOTO DOS IKBT8ISI 


1 110 


110 


1 


PR 


1 502 


DABK-SC3|OH 


! 500 


500 


0 




150 3 


T82 SMOLUH-DOSIKETSJK 


20 0 


200 


0 




150 4 


FILJJ- RE JDXNS-ROOM 


t 350 


350 


0 




1505 


ELECTROlMC-EyUIPtJEHT - 


350 


350 


0 




1506 


FILES ■ 1 


175 


, 175 


0 






* * 

* • OS/360 - RELEASE 21.6 * 

* * 

* tfATIOBAL INSTITUTES OF HEALTH * 

* * 

* DI7ISI0H OF . COMPUTER RESEABCH A.KD TECDKOIOGI * 

* * 

* CENTRAL C O E P T I E I- FACILITY * 

* * 

* * 

t 

* 
* 



* PROGRAMME - LSKK61 
* 

* ACCOUHT NUHBER - WFE1 

* INITIAL TIKE - 15:05:32 
* 

* TOTAL CARDS READ - 12 
* 

* 

* 



DATE - 12/07/76 
JOB CPU TIKE - 1.45 5ECOHDS 

PINAL:TIBE - 15:10:49 
TOTAL CAEDS PUNCHED - 0 
CHARGE (H ACHIHE UNITS - 3.262 DOLLARS 
APPROXIHATELY EQUIVALENT 165 CPU TIME - 



JOB HAHE - LVK200 
COHPOIEE - 370/163 - 1 
JOB COIIPLETIOS CODE - S 000 
TOTAL LI8ES FSIETED - 2632 



$4.89} 
2 5ECOBD5 



* ************ *********** ******************************* ****** ********* * ******************* + * ****** ******** 

NAVAL REGIONAL MEDICAL CENTER 
PORTSMOUTH, VIRGINIA 





- ■■ - -«ui J : - i 


j 20U 


20 0 


0 




1 5 55 


i : -C-CLu-LISEli 


1 1 10 


no 


0 




1555 


2 OHOUKISHfiHT 


1 .no 


110 


0 




1557 


SUc. aC-LTR-WHCHR 


1 110 


110 


0 




1558 


SUPP- FAC-TRTMT-EXAJi 


1 140 


140 


0 




15 


JAN ITOR-CLObET 


1 40 


4 0 


0 




1560 


NUKSE-STA-HONITOH 


1 140 


140 


0 




15b 1 


RURSE-STA-WORK-A8EA 


1 200 


200 


0 




1562 


NURSE -STA-il ED-PREP 


1 60 


60 


0 




156 3 


N URSE-ST A -TOILET 


1 30 


30 


2 


FX 


1 564 


DAYROOH 


1 400 


400 


0 




1565 


OFF-C0NF-CLASS5M 


1 200 


200 


0 




1566 


0?P-CO:]F-;iRS-£lED-OFH 


1 140 


140 


1 


PR 


1567 


0PF-C3NP- RESIDENT 


1 110 


110 


1 


PR 


1 563 


OFF-CO Hf-KHS-SVC-SPV 


1 110 


no 


1 


PE 


1569 


STAFF -LOCKER 5-H ALE 


1 110 


no 


11 


LK 


1570 


STAFF -LOCK ERS-FEH 


1 110 


no 


11 


LK 


157 1 


STAFF-TOILET-H ALE 


1 30 


30 


2 


FX 


1 57 2 


S T A F F -TO I L E T - F EM 


1 30 


30 


2 


FX 


TOTAL 8,545 



DPT KED-SURG-NUHSIUG-QS 



BKO 


8A82 


NO 


SIZE 


PRODDCT 


PAR 


PU 


1545 


ISOLATION-ROOM 


2 


200 


400 


1 


BD 


1546 


1-BED-ROOM 


6 


150 


900 


1 


DD 


1547 


2-BED-ROOM 


10 


220 


2,200 


2 


BD 


154Q 


4 -BED-ROOM 


3 


440 


1,320 


4 


BD 


1 34 y 


TOILET-SHOWER 


21 


45 


945 


3 


PX 


1550 


TUSROQH 




110 


no 


1 


PX 


1551 


SltEELCHAIR-SHOVER 




80 


80 


1 


FX 


1552 


SUPP-FAC-SOILED-UTIL 




200 


200 


0 




1553 


SUPP-PAC-TRASH-CQLL 




110 


110 


0 




1554 


SUPP-FAC-CLS-SUPPLY 




200 


200 


0 




1555 


SUPP-FAC-CLN-LINEi! 




no 


110 


0 




1556 


SUPP-FAC-HQUIilSHMHT 




no 


110 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTR-WHCHR 




no 


no 


0 




1553 


SUPP-FAC-THTMT-EXAH 




140 


140 


0 




15 


JA!!ITOft-CLOS£T 




40 


40 


0 




1560 


NURSE-STA-BOHITOR 




140 


140 


0 




1561 


NURSE-STA-WORK-AREA 




200 


200 


0 




1562 


NURSE-STA-KED-PREP 




60 


60 


0 




15G3 


NURSE -ST A -TOILET 




30 


30 


2 


FX 


1564 


D A»Y ROOM 




400 


400 


0 




1565 


OFF-CONF-CLASSRM 




200 


200 


0 




1566 


QPP-CONF-liRS-flED-OFR 




140 


140 


1 


PR 


1557 


Of F-CONF-RESIDEtiT 




110 


110 


1 


PR 


1568 


OFF-CONF-HRS-SVC-SPV 




110 


no 


1 


PR 


1569 


STAFF -LOCK EES -KALE 




no 


11D 


11 


LK 


1570 


STAFP -LOCKERS -FES 




no 


no 


1 1 


LK 


1571 


STAFF-TOILET-HALE 




30 


30 


2 


FX 


1572 


STAPP-TQILET-FEW 




30 


30 


2 FX 




TOTAL 8,545 



DPT HSD-SURG-RURSIHG-04 



DHO SAKE 



!iG SIZE PRODUCT PAR PU 



47 





JL$i;4 ' : 0;i-liOOij 


2 


200 


400 


1 


ED 


i r /■ t* 
1 j 4 b 


t-Ij '0?! 


6 


150 


900 


1 


BD 


1547 


2-E 3 a 


10 


220 


2,200 


2 


BE 


1548 




3 


440 


1,320 


4 


BD 


154 9 


TOILET-SHOWEE 


21 


45 


94£> 


3 


FX 


1550 


SU3KQ0K 


1 


no 


110 


1 


FX 


1551 


WHEELCHAIfi-SHOSEIt 


1 


80 


80 


1 


FX 


1552 


SUPP-FAC-SQILED-UTIL 


1 


200 


200 


0 




155 3 


SDPP-F AC-TRASH -COLL 




110 


110 


0 




155 4 


SUPP-FAC-CLJi-SUPPLt 


1 


200 


200 


0 




1555 


SUPP-PAC-CLN-LIHEN 




no 


110 


0 




1556 


SDPP-f AC-NOD KISHSHT 


1 


110' 


no 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTR-tf HCHR 


1 


110 


no 


0 




1558 


SUPP-FAC-?RTttT-EX AM 


1 


140 


140 


0 




15 


JA1JIT0R-CL0SET 


1 


40 


40 


0 




1560 


NUBSE-ST A-KONITOH 


1 


140 


140 


0 




1 56 1 


H'JRSE-STA-WOHK-AREA 


1 


200 


200 


0 




1562 


HURSE-STA-MED-PREP 




60 


60 


0 




156 3 


H USSE-STA-TOILET 


1 


30 


30 


2 


FX 


156 4 


DAiROO:i 


1 


400 


400 


0 




1 565 


OFF-COSF-CLASSRH 


1 


200 


200 


0 




1 566 


OFF-CON P-5RS-HED-0PH 


1 


140 


140 


1 


PS 


156 7 


OFF -COUP-RESIDENT 


1 


110 


110 


1 


PB 


1568 


OPF-COJfF-NRS-SVC-SPV 


1 


110 


110 


1 


Pit 


1 56 9 


STAFF -LOCKERS-HALE 


1 


110 


110 


11 


LK 


1570 


STA FF -LOCKERS -PES 


1 


1 10 


110 


11 


LK 


1 57 1 


ST AFP -TOILET-MALE 


1 


30 


30 


2 


PX 


1 572 


STAFF-TO 1LET-FEH . 




30 


30 


2 


PX 






TOTAL 


8,645 







****4-* + * ***************** ***** ************.**************#***$*:(, 

DPT MED-StIRG-KOHSISG-05 



BKO 


BASE 


SO 


SIZE 


PRODUCT 


PAH 


PU 
















: 1545 


ISOLATIOK-HOOK 


2 


200 


400 


1 


BD 


1546 


1-BED-ROOf! 


6 


150 


900 


1 


BD 


1547. 2-BED-RQOH 


10 


220 


2,200 


2 


BD 


154B 


4-BED-fiOOH 


3 


440 


1,320 


4 


BD 


1549 


TOILET -SHOWER 


21 


45 


945 


3 


PX 


1550 


TUBROOB 




110 


110 


1 


FX 


1551 


HHBELCHAIB-SHOWEH 




BO 


BO 


1 


PX 


1552 


SUPP-FAC-SOILED-DTIL 




200 


200 


0 




1553 


SUPP-FAC-'f RASH-COLL 




110 


110 


0 




1554 


SUPP-FAC-CLH -SUPPLY 




200 


200 


0 




1555 


SUPPi-FAC-CLH-LIK£N 




1 10 


110 


0 




■ 1556 


SUPP-FAC-WOUSISHrsNT 




no 


110 


0 




: 1557 


SUPP-PAC-L'i'R-WHCBS 




1 10 


1 10 


0 




1558 


SUPP-PAC-THTHT-EXAH 




140 


140 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 




40 


40 


0 




1560 


NURSE-STA-fiONITOR 




140 


. 140 


0 




1561 


NURSE-STA-UORIC-AREA 




200 


200 


0 




1562 


KUR£E-STA~MEfl-PRE? 




60 


60 


0 




1563 


HUR5E-STA-TOILET 




30 


30 


2 


PX 


1564 


DAY BOOH 




400 


400 


0 


1565 


0FF-CO8P-CLASSRH 




200 


200 


0 




1556 


0FP-COMF-N5S-MED-OFR 




140 


140 


1 


PS 


1567 


OFP-COSF-SESIDEMT 




110 


110 


1 


PR 


1568 


OFP-CONP-Mft5-SVC-SPV 


1 


110 


110 


1 PR 


156 9 


SIAFF-LOCKERS-HALE 


1 


110 


no 


11 LK 



*** ********* 



48 



1572 SI-;!: ILiiT-FEri 1 30 30 2 FI{ 

TOTAL 8,645 
******************************************#***«*****, , 
DPT SED-SU-ne-SBRSISS-OS 



BiJO 


NAME 


St VJ 




XT 1CUJJ U LI 




r U 


15U5 










•j 
i 


D A 
bU 


151} (, 


1 iJ J— LJ .iJv-i 




ir.fi 


ti f\ n 


1 


Ei D 


1547 








Z ; Z J U 


*5 

£. 


BD 


1 54 3 


m -tip n — Ti hoh 




it L A. 
M ^ V 


"f i in 
1 f j^U 


4 


BD 


154 9 


TOT T FT — <I Ti A U P JJ 






y ^ 5 


d 


FX 


1550 


Til ftTJfsn'w 




f I Li 




1 


FX 


i ^ 1 






GO 


80 


1 


FX 


1 5 S ? 

1 J J 4 






"J A A 


i a n 


A 

0 




1 f,I 1 
I J-> J 


i J vif—]f j\ L I a AMJ —LULL 




1 -1 A 


110 


0 






b U P P ~ r At v-Lli-SUFPLl 




200 


200 


0 




1 r i 5 r i 
1 J J J 


oui'r f AL L L fl LI is i. L F 




110 


110 


0 




1 i;c c 

J JJU 


o U p i J - r A L - 1 i J U R 1 b :i n U T 




110 


1 10 


0 




L JJ / 


j Ur r r AL~Li K~"W pLri« 


* 


110 


110 


0 




1 r i ^ R 

I J D O 


C" TT p !> — p J, r»_ F nnTifif_T 1 VMl 

_ li r r fjv^ 1 n 1 n 1 x» Jt AH 




■1 tl A 

i 40 


1 Jt ft 

14 0 


0 




1 ^ 
1 J 






40 


40 


0 




1 JO u 






140 


140 


0 




1 5 i'i 1 


wnoc j;_c-.-[i a_j'-*T>v_^ n t> * 




"J A A 


*\ A A 

2U0 


0 




i _> J £ 


>■.: n n- c iv _ e hi * _ m r- n _ ""i d n 
W U It b -b 1 A — fl h L) P H i P 




6 0 


60 


0 




I JO J 






30 


30 


2 


FX 


1 r l fi U 
I J 0 4 


U A I hJU.I 




4 00 


■ 400 


0 




1 x: 
1 J l> 3 


Ur* IU tic "LLASSIiil 




20 0 


200 


0 




1566 


0 p P-CO>! F-VS S-M ^D-npT? 

v * \j .11. . x - v ^ ij U U 1 ll 




140 


i ti n 

1 H U 


1 


lr a 


156 7 


OPF-CONF-RESIDBNT 




110 


110 


1 


PR 


1568 


OFF-CON P-NRS-S VC-SPV 




no 


no 


1 


PR 


1569 


STAFF-LOCKERS-KALB 




110 


110 


11 


LK 


1570 


STAFF-LOCKERS-FSM 




1 10 


110 


11 


LK 


1571 


STAFF-TOILET-MALE 




30 


30 


2 


FX 


1572 


SI AFF -TOILET -F EM 




30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


8,645 







***************** **** : ( t * + jt[J ( : ***, > :, 0 : vKvq.m**** + **^* J j t *# 

DPT flED-SUIiG-NUt!S2UG-07 





N ABE 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PO 


1545 


IS0LATI0H-R00H 


2 


200 


400 


1 


BD 


1546 


T-BS0.-8OOH 


6 


150 


900 


1 


BD 


1547 


2-BED-ROOH 


10 


220 


2,200 


2 


BD 


1543 


4-EED-POOn 


3 


440 


1,320 


4 


BD 


1549 


TOILET-SHOWER 


21 


4 5 


945 


3 


FX 


1550 


TUDROOS 




110 


no 


1 


FX 


1551 


W^EELCHAIR-SHOVBR 




SO 


80 


1 


FX 


1552 


SUPP-I'AC-SOILED-DTIL 




200 


200 


0 




1553 


SUPP-FAC-TRASH-COLL 




110 


no 


0 




1554 


SUPP-FAC-CLH-SUPPLY 




200 


200 


0 




1555 


SUFP-FAC-CLN-LINEK 




110 


no 


0 




1556 


SUPP-PAC-NOURIStlUNT 




110 


no 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTR-WHCHR 




nu 


no 


0 




1558 


SUPP-FAC-Tr<T.1T-EXAfi 




140 


140 


0 




15 


JAHITOIf-CLOSET 




40 


40 


0 




1560 


U0RSS-STA-HOHITOR 




140 


140 


o 





156 2 


K1HtS2-?' •££!)— PHEP 


1 


bO 


60 


0 




1563 


NURSE' 'OILET 


1 


30 


30 


2 


FX 


155 4 


DAY RO 


1 


400 


400 


0 




1565 


OFF-CO. CLASSRM 


1 


200 


200 


0 




1566 


OPF-CQNP-URS-MED-OFR 


1 


140 


140 


1 


PR 


1567 


OPF-COliF-RESIDENT 


1 


110 


110 


1 


PR 


1568 


OFF-CO HP-H a S-SVC-SPV 


1 


110 


110 


1 


pa 


1569 


STAFF-LOCKERS -BALE 


1 


110 


no 


11 


LK 


1570 


STAPF-LOCKERS-FEtt 


1 


110 


110 


11 


LK 


1571 


STAFF-TOILET-flALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


157 2 


STAFF-TOILET-PEii 




30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


8,645 







******** ********* ********** ************* ************************ 

DPT HLD-SURS-NBRSIHG-Qa 



BKO NAME 



MO SIZE PRODUCT PAR PU 



154 5 ISOLATION-ROOM 


2 


200 


400 


1 


BD 


1546 


1-BED-ROGK 


6 


150 


9 00 


1 


BD 


1547 


2-BED-BOOfl 


10 


220 


2,200 


2 


BD 


1548 


4-BED-ROQti 


3 


440 


1,320 


4 


BD 


154 9 


TOILET-SHOWER 


21 


45 


34 5 


3 


FX 


1550 


Tuaao'oa 


1 


110 


110 


1 


FX 


1551 


h'HEELCHA IR-SHOSfER 


1 


BO 


80 


1 


FX 


1552 


SUPP-FAC-SOILED-0TIL 


1 


200 


200 


0 




15 5 3 


SUPP-F AC-TRASH-COLL 


1 


110 


110 


0 




1554 


SUPP-FAC-CLN -SUPPLY 




200 


200 


0 




1555 


SUPP-FAC-CLN-LINEN 




110 


110 


0 




1556 


SUPP-FAC-SOURIS.HKNT 




110 


110 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTR-3HCHR 




110 


110 


0 




1558 


SUPP-PAC-TRTKT-2XAS 




140 


140 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 




40 


40 


0 




1560 


NURSE -ST A -MONITOR 




140 


140 


0 




1561 


H U R S E - S T A - W 0 h K - A R E A 




200 


200 


0 




1562 


HURSE-STA-HED-PHEP 




60 


60 


0 




1553 


NURSE -ST A-TO ILET 




30 


30 


2 


FX 


1564 


DAY ROOM 




400 


400 


0 




1565 


OPF-CONP-CLASSRrt 




200 


200 


0 




1566 


OFP-COHF-aRS-HED-OFH 




140 


140 


1 


PR 


1567 


OFF-COSF-RESIDEBT 


1 


110 


110 


1 


PR 


1560 


OFF-COUF-HRS-SVC-SPV 


1 


no 


no 


1 


PR 


1569 STAFF-LOCKE 5 S-M ALE 


1 


110 


no 


11 


LK 


157 0 


STAPF-LOCKERS-FEfi 


1 


no 


no 


11 


LK 


1571 


ST A i'f -TOILEI -H ALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


1572 


STAFF-TOILET-PEH 


1 


30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


8,645 







DPT CORONARY -KURSIBG 



3H0 SAI5E 



NO SI2E PRODUCT PAR PU 





1S18 1-BEDROOH 

1619 TOILETS 

1620 SHR-DRY-AREA 

1552 SUPP-FAC-SOILED-UTIL 
155 4 SUl'P-FAC-CLt;-5UPPLY 
1556 SUPP-FAC-HOURISHBltT 
1550 Slll'P-P/|C~Ul MORATORY 



10 


200 


2,0D0 


1 


BD 


10 


30 


300 


2 


FX 


1 


40 


4 0 


1 


FX 


1 


200 


200 


0 




1 


200 


200 


0 




1 


no 


110 


0 




1 


no 


1 10 


0 





************* 



Is****:******** 



50 



1560 


suas." aosxxoB 


1 140 


140 


r> 
V 




156 1 


sua jork-area 


1 200 


200 


0 




1562 


SUH. -K ED-PREP 


1 60 


GO 


0 




1563 


NURSb-ciT A- TOILET 


1 30 


30 


2 


FI 


156 5 


OFF-COMP-CLASSRH 


1 200 


200 


0 




1622 


CONSULTATION -ROOM 


1 110 


110 


0 




1623 


DOCTOR-OFFICE 


1 110 


no 


1 


Pit 


1624 


FAKILY-WA1TIHG 


1 140 




0 




1625 


FAMILY-if AITING-TOILT 


1 30 


30 


2 


FX 


1569 


STAFF-LOCKERS-tfALE 


i no 


no 


n 


LK 


1570 


STAFF-LOCKERS -FEB 


1 110 


no 


n 


LK 


1571 


ST A FF -TOILET -KALE 


1 30 


30 


2 


FX 


1572 


ST AFP -TO I LET- F EH 


1 30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


4,500 







^,^4: + ***+* **********************#************************ ******* 
DPT IHTEHSIVE-NUHSING-1 





H A M E 


S O 


SI2E 


PRODUCT 


PAR 


PU 


I D-rO 


1 .npi) -Ti On M 


5 


200 


1,000 


1 


ED 


IU4 ' 


ri A ix U — > — > J J 


t 


3750 


3,750 


25 


DD 


1 ft 0 Ft 


T fiT T VI* < 


-j 


3 0 






FX 


I U -£ u 


^1 ■] U S- ! l\ i J-t . . ^ 1 1 








1 










200 


200 


o 




1554 


SUPP-PAC-CLN-SUPPLX 




200 


200 


0 




1556 


SUPP-PAC-KOURISHHKT 




no 


no 


0 




1621 


SUPP-FAC-DCU-EQUIP 




200 


200 


0 




1559 


SUPP-F AC-LABORATORY 




no 


110 


0 




15 


JAN IT OR- CLOSET 




40 


40 


0 




1560 


NO SSL -ST A -MONITOR 




140 


140 


0 




1561 


JiURSE-STA-UQRK-AREA 




200 


200 


0 




1562 


NURSE-STA-MED-PREP 




60 


60 


0 




1563 


NURSE -ST A -TO I LET 




30 


30 


2 


FX 


1565 


OFF-COKF-CLASSRH 




200 


200 


0 




1622 


COKSULTATIOS-ROOa 




110 


110 


0 




1623 


DOCTOR-OFFICE 




110 


110 


1 


ph 


1524 


FAMILY-WAITING 




140 


140 


0 




1625 


PA MIL i -WAITING -TOUT 




30 


30 


2 


FX 


1569 


STAFF— L0CS.BRS- MALE 




110 


no 


11 


LK, 


1570 


STAFF -LOCKERS -FEH 




110 


no 


11 


LK 


1571 


STAFF-TOILET-HALE 




30 


. 30 


2 


FX 


1572 


STAFF-TOILET -FEH 




30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


7,100 







+ + ********************************************* 

DPT CARD-TlfoR-NURSING 



EBO HAKE 



NO SIZE PRODUCT PAH Pa 



1545 


I5QLATI01/-R00M 


1 


200 


200 


i 


BD 


1629 


1-BED-ROOH 


1 


150 


15Q 


i 


BD 


1630 


2-BED-HOOJi 


0 


220 


0 


2 


BD 


1631 




0 


440 


0 


4 


3D 


1632 


TOILET-SHOWER 


2 


45 


90 


3 


FX 


1550 


TUSROOfJ 


1 


110 


110 


1 


FX 


1551 


WHEEL CHAIR- SHOWER 


1 


B0 


00 


1 


FX 


1552 


SJPp-PAC-SOILED-UTIL 


1 


200 


. 200 


0 




1553 


5 UPP-P AC-TRASH -COLL 


1 


110. 


no 


0 





************* 



51 









, i 13 


i .J 


Li 




1556 


SUP?- 'OURISHfiilT 


i 


110 


110 


0 




1557 


SUPP ,Tfi-HHCH'H 




1 10 


110 


0 




1558 


SUP?-. -TRTHT-EXAM 


1 


140 


140 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 


1 


40 


40 


0 




1560 


HURSE-STA-HOMITOn 


1 


140 


140 


0 




156 1 


NURSE -ST A -if OH K- ARE A 


1 


200 


200 


0 




156 2 


IIUHSE-STA-HED-PREP 


1 


60 


60 


0 




1563 


NURSE-STA-TOILET 


1 


30 


30 


2 


FX 


1633 


DAYROOM 


1 


0 


0 


0 




1638 


tiURSE-OFPICE 




110 


220 


1 


PR 


1 56 9 


STAFF -LOCKERS -MALE 




110 


110 


11 


LK 


157 0 


STAFF -LDCKEKS-FEB 


1 


no 


110 


11 


LK 


157 1 


STAFF -TOILET-MALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


157 2 


STAFF-TO ILET-FEN 


1 


30 


30 


2 


FX 


1534 


CHIEP-THORACIC-OFF 


1 


140 


140 


1 


ph 


1635 


PATIE NT-TOILET 




30 


30 


2 


FX 


1636 


SECRETARS-WAITING 




110 


110 


0 




1637 


CONFERENCE— ROOH 


1 


200 


200 


0 




1623 


DOCTOR -OFFICE 




110 


4110 


1 


PR 


1639 


EXAH-KOOK 


2 


110 


220 


0 








TOTAL 


3, 720 







DPT OBSTETRICS-NURSING 



BNO NAME 



NO SIZE PRODUCT PAR PU 



15115 
1540 
164 1 
1642 
1643 
1550 
1551 
1652 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
15 
1560 
1561 
1562 
1563 
1 6 4 h 
1565 
1566 
1567 
1563 
1569 
1570 
1571 
157 2 

***** 
DPT P 



ISOLATIOH-HOOH 

1- BED-ROOK 

2- BEB-ROOM 
4-BED-ROOB 
TOILET-SHOWER 
TUBROOH 

WHEEL CHAIR -SHOWER 

S1JPP-PAC-SOILED-DTIL 

SDPP-PAC-TRASH-COLL 

SUPP-FAC-CLN -SUPPLY 

SUPP-FAC-CLN-LINES 

SUPP-FAC-HOURTSHiiNT 

SUPP-FAC-LTS-WHCHR 

SUPP-FAC-TRTilT-EXAH 

JANITOR-CLOSET 

NURSE -STA-HQNITOB 

NURSE -STA -WORK- AREA 

NURSE-ET A-MED-PREP ■ 

HUR5E-ST A-TOILET 

DA3f-ROO.H 

OFF-CONF-CLASSRS 
OFF-COKF-HRS-MED-OFR 
OPF-COSiP-RESlDENT 
OFF-CONF-HRS-SVC-SPV 
STAFF -LOCKERS- KALE 
STAPF -LOCKERS -FEU 
STAFF -TOILET-MALE 
ST A F? -TOILET -FEB 



200 
150 
220 
440 
45 
110 
80 
200 
110 
200 

no 
no 

110 
140 
40 
140 
200 
60 
30 
723 
200 
1«0 
110 
110 
110 
110 
30 
30 
TOTAL 



400 
2,100 
3,960 
2,200 
1,755 
110 
80 
200 
110 
200 
110 

no 

110 
14 0 
40 
140 
200 
60 
30 
723 
200 
140 
110 

no 
no 
no 

30 
30 

I3,6ia 



1 

1 

2 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 

1 
1 
1 

11 
11 

2 
2 



BD 
BD 
BD 
BD 
FX 
FX 
FX 



FX 



PR 
PR 
PR 
LK 
LK 
FX 
FX 



****************** 

EDI ATRIC-N URSI KG 



52 



SJriU 


i; a u £ 


no 


SISE 


PHGDUCT 




PU 


1545 


IS! (-E00H 


2 


o r\ A 

200 




400 


-* 

1 


IS pv 

BD 


1645 


1-E. ..ooa 


10 


150 


1 


,500 


1 


BD 


1646 


2-BEO-?.00!l 


13 


220 


2 


,060 


2 


BD 


1647 


■i-BED-SOOIi 


3 


440 


1 


,320 




BD 


1648 


RETE-RQGH 


2 


50 




100 


1 


FX 


164 9 


TOILET-SHOWER 


26 


45 


1 


,170 


3 


FX 


1 550 


TUBttOOH 


^ 


110 




110 


1 


FX 


1551 


WHEEL CI] AIR-SHOWER 




80 




00 


1 


FX 


1552 


SUPP-F AC-SOILED-UTIL 


1 


200 




200 


0 




1553 


S UPP -P AC -T SASH -COLL 




110 




no 


0 




1554 


SOPP-PAC-CLN-SUPPLY 




200 




200 


0 




1555 


SUPP-FAC-CLU-LINEN 


1 


110 




110 


0 




1556 


SDPP-FAC-NOURISHMNT 




no 




110 


0 




1557 


SUPP-F A C-LTH-WHCHR 




no 




110 


0 




1 55G 


SUPP-PAC-TRTMT-EXAM 


1 


140 




140 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 




4 0 




40 


0 




1 56 0 


NURSE -ST A -HO 8 I TOE 




140 




140 


0 




156 1 


KUKSE-ST A-MQRK-ARE A 


1 


200 




200 


0 




1 562 


till RSE-STA-KED-PREP 




60 




60 


Q 




1563 


NURSE-ST A -TOILET 


1 


30 




30 


2 


FX 


1650 


ADK-OHIEKTATI0H 




1 40 




140 


0 




1651 


FLAK -AREA 


1 


600 




600 


0 




1652 


S TO SAGE-PL AY -THINGS 


1 


60 




60 


0 




1653 


VISITGSS -LOUNGE 


1 


250 




250 


0 




156 5 


OFP-CONP-CL ASSHH 


11 


200 




200 


0 




1666 


OFF-COSF-ilRS-MED-OFK 




140 




140 


1 


PR 


1567 


OFP-COUF-RESIDENT 




110 




110 


1 


PR 


1 56 3 


OFF-COHF-NRS-S VC-SPV 


1 


1 10 




110 


1 


PR 


1569 


Sl'APP-LOCKERS-MALE 




110 




110 


1 1 


LK 


1570 


STAFF -LOCKERS-FEU 




110 




110 


1 1 


LK 


157 1 


STAFF-j OILET-H ALE 




30 




30 


2 


FX 


1572 


STAFF-TO I LET-FEfi 


TO 


30 
TA L 


10 


30 
080 


2 


FX 



DPT PSYCHI-HAX-HUHSIHG-1 



EKO 


HAHE 


BO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PtI 


1655 


1— BED— ROOM 


2 


150 


300 


1 


BD 


1656 


2-BED-ROOK 


1 


220 


220 


2 


ED 


1657 


4-BED-ROOK 


'J 


440 


1,760 


4 


BD 


1654 


ISOLATION -ROOM 


2 


no 


220 


0 




1650 


TOIL ST -SHOWER 




4 5 


315 


3 


FX 


1550 


TUB3O0M 




110 


110 


1 


FX 


1551 


WHEELCHAIR- SHQHEI? 




80 


80 


1 


FX 


1552 


SUFP-FAC-SOILED-UTIL 




200 


200 


0 




1553 


S0PP-FAC-TR ASH-COLL 




110 


110 


0 




1554 


SUPP-FAC-CLN -SUPPLY 




200 


200 


0 




1555 


S U P P -F AC -CL a - L I N E 1! 




no 


no 


0 




155 6 


SUPP-pAC-HOUfclSHSNT 




110 


• no 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTS-WHCKR 




110 


110 


0 




1556 


SUPP-FAC-THTMT-EXAH 




140 


no 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 


1 


40 


40 


0 




15S0 


HURSK-STA-SONITOR 


1 


140 


140 


0 




1561 


I) URSE-STA-WORK-AREA 


1 


200 


200 


'• 0 




1552 


NUR5E-STA-H ED-PREP 


1 


60 


60 


0 




1563 


!10asE-STA-TOlLET 


1 


30 


30 


2 


FX 



1 I. . .. 


_ _ .... 




* i. (j 






1555 


OP?-'' lASSflH 


1 200 


200 


0 




1566 


OFF" RS-HSD-OFR 


1 140 


mo 


1 


PR 


1567 


OFF-L -RESIDENT 


1 110 


110 


1 


PR 


156S 


OFF-CONP-liRS-SVC-SPV 


1 1 10 


110 


1 


PR 


1569 


STAFF -LOCKERS -HALE 


1 110 


no 


11 


LK. 


1570 


STAFF -LOCKERS -FEU 


1 110 


110 


11 


LK 


1571 


STAFF-TOILET-HALE 


1 30 


30 


2 


PX 


1572 


STAFF-TOILET-FEN 


1 30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


5,915 







************ * *********+* ****************£ *************************************** 

DPT PSYCHI-COH-HURSIKG-1 



BHO 


NAUE 


NO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


pa 


1660 


1-BED-ROOH 


4 


150 


600 


1 


BD 


1661 


2-BED-ROOH 


2 


220 


440 


2 


BD 


1662 


4-BED-R00H 


a 


440 


3,020 


4 


BD 


1654 


ISOLATION-ROOH 


2 


110 


220 


0 




1663 


TOILET- SHOWER 


14 


45 


630 


3 


FX 


1550 


TUBBOOa 


1 


110 


110 


1 


FX 


1551 


WHEELCHAIR-SHOWER 


1 


80 


80 


1 


fx 


1552 


SUpp-PAC-SOILED-UTIl 


1 


200 


200 


0 




1553 


SUPP-PAC-THASH-COLt 


1 


110 


110 


0 




1554 


SCPP-FAC-CLH -SUPPLY 


1 


200 


200 


0 




1555 


SUPP-FAC-CLii-LINEH 


1 


110 


no 


0 




1556 


SDPP-PAC-KOURISHKNT 


1 


110 


no 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTR-VHCHR 


1 


110 


110 


0 




1553 


SUPP-PAC-TRTHT-EXAH 


1 


no 


140 


0 




15 


JANITOR-CLOSET 




40 


40 


0 




1560 


HURSE-STA-MOKITOR 




140 


140 


0 




1561 


NURSE-STA-WORK-AREA 




200 


200 


0 




1562 


NURSE-STA-BED-PREP 




60 


60 


0 




1563 


HURSE-STA-TOILET 




30 


30 


2 


FX 


1664 


DAY-ROOM 




000 


■ 800 


0 




1622 


CONSULTATION-ROOM 




110 


220 


0 




156 5 


OFF-COKP-CLASSRH 




200 


200 


0 




1566 


OPP-CONF-HRS-HED-OFR 




140 


140 


1 


PR 


1567 


OFF-COSF-RESIDEHT 




110 


110 


1 


PR 


1568 


OFF-CO jiF-NRS-SVC-SP 7 




110 


110 


1 


PR 


1569 


STAFF-LOCKERS -MALE 




110 


110 


11 


LK 


1570 


STAPE-LOCKERS-FEH 




110 


no 


n 


LK 


1571 


STAFF-TOILET -MALE 




30 


30 


2 


FX 


1572 


STAFF -TOILET-FEB 




30 


30 


2 


PI 




* 


TOTAL 


8,910 







******************************************************************************** 
DPT PSYCHI-CON-NUSSING-2 



BRO SAKE NO SIZE PRODUCT PAR PO 



1660 1-BED-ROOH 


4 


150 


600 


1 BD 


1661 2-BED-ROOH 


2 


220 


440 


2 BD 


1662 4-I3ED-ROOH 


8 


440 


3,520 


4 BD 


1654 ISOLATIOU-ROOH 


2 


110 


220 


0 


1663 TOILET-SHOBER 


14 


45 


630 


3 FX 


1550 TU6ROOB 


1 


110 


110 


1 PX 


1551 IfHEELCHAia-SBOHEB 


1 


80 


80 


1 FX 


1552 SUPP-FAC-SOILED-UTIL 


1 


200 


200 


0 
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"J ^ r l ^ 


^ p L» d — ■ ~I tj-t TMI?U 


1 1 "1 0 

J J ! _■ 


1 1 fi 


u 






w - l t> U . 1 J. _-' . H . i , 1. _ 


1 110 


i r \j 


n 

V 




1557 




i 1 1 n 


Tin 


0 

V 




1 S r i fl 


oil pp — .> a , ■^T , RT 1 MT» PV1H 


1 1 1i o 

1 1 4U 


1 lift 

ITU 






E 


*J Ill ivit L^iU^Oi 


1 fiO 


ii 0 


u 




1 c -ftG 

I — <J V 


^ - .. - - Jin <iilUil 


1 1 U 0 


1 tin 


n 

V 




1 5 ft 1 


n U i\ J u O ^ nUXln i\ £1 Li il 


i ?d n 

i *. U ■ J 


7 AO 


0 




1 >^ft 3 


wn ft ^v-^Ti-'i ?n- pp f p 

,i J J i j L u | n .IJLiJ .xr i'i i_i ir 


1 V V 


ou 






1 Sfi 3 


Nnft^ J 7 — ST' A — TOT T FT 


1 'lO 


10 

■J Li 


0 




1 UU 4 


rj a y — p now 


i ft no 


ft or* 


0 




1 ft ?? 
1 u i 4. 


lu.i jUii.iiiuii puun 




0 9 A 


fl 




IJJ J 




1 9f] f> 


700 


Pi 
u 




1 r ) fl ft 


<J 1 i W wJ j. il.ibJ . . . 'j- -i 


1 14 0 


i uo 


1 

1 


i it 




f) i- F-f!0 *7 P— RFC T f) F NT 


1 1 1 fl 


1 IU 


-I 

1 




1568 


rvPF— rnwp-WR ^-^vr-cpv 

uir v- j . i .. i f . \ o i >w Jit 


1 110 


1 1 fl 

1 IU 




PTJ 


1 ^ft 9 


S r T' F V — T 0 CK F R ^— MM P 


1 tin 


110 

I 1 u 


1 1 

1 1 


J-r A 


1 J 


ctjb v — j n c K F TJ - t? |? w 

■j jt rt - £ jLiU V. ft j_j it ij i 4-f .i 


1 1 IU 


1 1 u 


1 1 


T If 


1571 






10 




V ¥ 
* A- 




CT'S pv- TO 7 T F V — F P K 
j i ii r r i ■■ j -■- — — i t .oil 


1 i o 

1 J u 


10 




r a 






TOTAL 


B r 9 10 







DPT LIGHf-CAEE-NUfiSIKG-l 



BS0 


KAHE 


HO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


pa 


167 0 


1-13ED-R00B 


8 


150 


1,200 


1 


BD 


1671 


2-QED-R00H 


11 


220 


2,420 


2 


BD 


1672 


4-BED-R00H 


5 


440 


2,200 


4 


BD 


1673 


TOILET -SHOWER 


24 


45 


1,080 


3 


FI 


1550 TUBBDOH 




110 


1 10 


'1 


FX 


1551 


UHZELC1UIH-SK0WEH 




80 


80 


1 


FI 


1552 


SUPP-PAC-SOILED-UTIL 




200 


200 


0 




1553 


SUPP-P/'iC-T RASH-COLL 




110 


110 


0 




1554 


SUPP-FAC-CLJJ-SUPPLY 




200 


200 


0 




1555 


SUPP-FAC-CLU-LI!JE!( 




110 


110 


0 




1556 


SUPP-FilC-KOUHISKMHT 




110 


110 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTK-HHCUR 




110 


110 


0 




1558 


SLiPP-FAC-THTHT-EXAfi 




140 


140 


0 




15 


JAHITOIi-CLOSIiT 




40 


40 


0 




1560 


!JUSSE-STA-HOHI'i'On 




140 


140 


0 




1561 


NunsE-STA-WOIIK-AnEA 




200 


200 


0 




1562 


HUfiSE-STA-aED-PREP 




60 


60 


0 




1563 


KUHSE-ST A-T0ILET 




30 


30 


2 


FX 


167i| 






400 


1(00 


0 




156 9 


STAFE-LOCKEHS-HALE 




110 


110 


11 


LK 


1570 


STAFF -LOCKE US -EEH 




110 


no 


11 


LK 


1571 


STA? F-TOILET-n ALE 




30 


; 30 


2 


FX 


1572 


STAFP-TOILET-FEM 




30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


9,220 







**** + ********* T *******************#******4^ . 
DPT LICiliT-CAI?E-t:URSIUG-2 



3S0 E2ASE . NO SIZE PHODUCT PAR PU 



1670 1-IiED-ROOM 0 150 1,200 1 BD 

1671 2-3PD-.R00J1 11 220 2,420 2 BD 

1672 it-BED-ROQH 5 440 2,200 4 DD ' 55 



I lo 1 




^ d 0 


8 0 






1 . J . 7 4- 


^ T - D T T ^ ft — n *P T 7 


1 o fin 


? no 


n 
u 




IJ J J 




* f I u 


1 1 n 


ft 
u 








1 9 fjfi 
1 iUU 


zu u 


ft 
u 




1 S S 5 
1 J J J 


j J r r ~ r n L ULri« l i t i j_. 


1 1 1 u 


1 1 (J 


U 




1556 




l Tin 


lift 


u 




IJJ / 


c: 1 1 p p _ p > f « T 'p o tj " i n u n 
JUr* J. I it it fl U tl It 


1 lift 

L 1 1 U 




n 




1 5 5fl 


ijjf * l n i. i ri J. n i i.v/irL 


l Tun 

[ l 4 U 


i ti ft 

I 4 U 


y 




1 5 


u il J. 1 U i\ ^ 'J ij L i 




4 U 


ft 




t JQ u 




\ 1 ii ft 


1 ]\ A 

I 4 y 


A 




1 ^ £ 1 




t O ft A 




A 
U 




156 2 


i> J A J i. Ji h IJ ±j U i A £. c 


1 < ft 


^ n 
t> u 


ft 

u 




156 3 




Y 1ft 


"3 ft 


*> 
£. 


f A 


167 4 


T\ h V _ T; n H M 


1 il ftft 
1 4 U U 


a n ft 


ft 

u 




1569 


J 1 Jl t. J- uv LALAS ; , v. 1j ^ 


1 1 1 ft 


1 1 ft 


I I 


lift 


i 5"7fi 


3 1 ft T J; JjU i^J\2,I\J *r.lS 


1 11ft 
1 i 1 U 


"VIA 


1 1 


T V 


1571 


^ T \ P P — T f) T T F T — M S T P 


f ift 




-> 


T? V 


1572 


STAFF -TOILET -FES 


30 


30 


2 





TOTAL S,22Q 

DPT 1IGI1T-CARE-MURSIHG-3 





u Ant 


SO 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


1670 


1-BED-ROOM 


a 


150 


1 


,200 


1 


BD 


1671 


2-BED-ftOOH 


11 


220 


2,420 


2 


BD 


1672 


4-BED-R00K 


5 


440 


2 


,200 


4 


BD 


1673 


TOILET-SHOWER 


2f 


45 


1,080 


3 


FX 


1550 


TGBSOOM 


1 


no 




110 


1 


Tt 


1551 


WHEELCHAIIi-SHOHEE 


1 


80 




80 


1 


FX 


1552 


SUPP-FAC-SOILBD-tUTIL 


1 


200 




200 


0 




1553 


SUPP-PAC-TRASH -COLL 


1 


no 




no 


0 




1554 


SUPP-PAC-CL!f-SnPPLif 


1 


200 




200 


0 




1555 


SUPP-PAC-CLK-LIHEa 


1 


110 




no 


0 




1556 


SUPP-FAC-NOURISHKHT 


1 


no 




no 


0 




1557 


SUPP-FAC-LTR-liHCHE 


1 


no 




no 


0 




1553' 


SUPP-FAC-TRTHT-EXAM 


1 


140 




140 


0 




15 


JASIT0B-CL0SEI 


1 


40 




40 


0 




1560 


HUHSE-STA-H0NIT0S 


1 


140 




140 


0 




156 1 


KUHSE-STA-tfORK-AREA 


1 


200 




200 


0 




1562 


HURSE-STA-MED-PREP 


1 


60 




60 


0 




1563 


NURSE -STA-TOILET 


1 


30 




30 


2 


FX 


1674 


DAY-noOH 


1 


400 




400 


0 




1559 


STAFF -LOCKERS-MALE 


1 


110 




no 


n 


LK 


1570 


STAFF-LOCKERS-PEM 


1 


110 




no 


n 


LK 


1571 


STAFF -TOILET -MALE 


1 


30 




30 


2 


FX 


1572 


STAFF-TOILET-FEK 


1 


30 




30 


2 


FX 






TOTAL 


9, 


220: 







DPT LIGHT-CARE-KURSING-4 



B HO NAME 



NO SIZE PRODUCT PAR PU 



1670 1-BED-ROOK 

1671 2-BED-H00H 

1672 1}-BED-R00fi 

1673 TOILET-SHOWER 



8 150 1,200 1 BD 

11 220 2,420 2 BD 

5 440 2,200 4 BD 

24 45 1,000 3 FX 



56 



1550 T'j'" 

1551 VI- ^IH-SHQWEH 

1552 StK AC-SOILBD-UTIL 

1553 5UPP-FAC-TR ASH-COLL 

1554 SOPP-FAC-CLil -SUPPLY 
'1555 SUPP-FAOCLN-LIIiEH 

1556 SUEP-FAC-UQUKISSiHNT 

1557 SUPP-FAC-LTR-W1ICHR 
: 1553 SUPP-FAC-TRTtfT-EXAM " 

15 JAillTOR-CLQSET 

156 0 K'URSE-STA-HO!JIT0R 

1561 liURSE-ST A-WuRK-ATtEA 

1562 UURSE-STA-HED-PREP 

1563 NURSE -ST A-TOILET 
1674 DA /-ROOM 

1569 STA FF-LOCKERS-M ALE 

1570 STAFF-LOCKERS-FEtf 

157 1 STAFF-TOILET-KALE 
1572 5TAFF-T01LET-FEM 

+ * 

DPT LlGHT-CA!JE-SUSSISQ~5 



1 


110 


110 


1 




t 


tt ft 
o U 


DU 


I 


T? V 


1 


,duU 




U 




1 


"1 1 A 
110 


110 


0 




t 


iUO 


2UU 


0 




1 


tin 

no 


110 


A 

0 




1 


Tin 

1 1 u 


1 1 u 


A 

u 




T 
1 


1 t a. 


I 1 u 


A 

u 




1 


1 It A 


1 40 


A 

0 




1 


ii A 

40 


40 


A 

0 




1 


140 


140" 


0 




1 


1 n a 
ji (J U 


J. 00 


A 

u 




-r 

1 


b U 


b u 


A. 




1 


30 


30 


2 




1 


fi a A 
400 


It A A 

400 


0 




1 


1 1U 


no 


1 1 


LK 


* 
i 


no 


1 1 0 


1 1 


LK 


1 


30 


30 


2 


FX 


1 


30 






V V 


TOTAL 


9,220 









HAKE 


1!0 


SIZE 


PRODUCT 


PAR 


PU 


1670 


1-BED-ROOM 


8 


150 


1,200 


1 


DD 


1671 


2-BED-IiOOH 


11 


220 


2,420 


2 


BD 


1672 


4-IiED-ROOH 


5 


440 


2,200 


4 


UD 


1673 


TOILET-SHOWER 


24 


45 


1,080 


3 


FX 


155 0 


TU3R00.1 


1 


110 


no 


1 


FX 


155 1 


V:i EELCi/AIR-SliOWS!? 


1 


BO 


UQ 


1 


FX 


155 2 


SUPP-FAC-SOILED-UTIL 


1 


200 


200 


0 




1553 


S UPP-F A C-TR ASH-COLL 


1 


no 


no 


0 




15 5 4 


SU yp-p AC -CLM -SUPPLY 


1 


200 


200 


0 




155 5 


SUPP-F„C-CL!i-LINEi: 


1 


110 


110 


0 




1556 


SUPP-PAC-N0URI5HM NT 


1 


no 


110 


0 




1557 


SUPP-FiC-LTH-'n'HCIIR 


1 


no 


no 


0 




T550' 


SUPi>- F A C - T S T HI —EX A H 


1 


140 


140 


0 




15' 


JANITOK-CLOSET 


1 


4 0 


40 


0 




1560 


)1UR3E-STA-M0KIT0R 


1 


140 


140 


0 




156 1 


!i USS2 -ST A - V 0 R K - A R E A 


1 


200 


200 


0 




1562 


!f URSE-ST A -fi ED-PREP . 


1 


60 


60 


0 




1563 


NURSE -ST A-TOILET 


1 


30 


30 


2 


FX 


1674 


DA l -IICOJ'I 


1 


400 


400 


0 




1569 


Sl'AFP-LCCJ' ESS-HALE 


1 


1 10 


no 


11 


LK 


157 0 


STAFP-LOCKEBS-FE?] 


1 


110 


no 


11 


LK 


157 1 


STAFF-TOILET-ft ALE 


1 


30 


30 


2 


FX 


1572 


STAFF-TOILES-fEH 


1 


30 


30 


2 


FX 






TOTAL 


9,220 







* ? V ! 




POR TSMOUTH HOSPITA L 

D ESIGN PLANNING 
LIGHT CARE AND ALCOHOL IC REHABILITATION B EDS 

EXISTING HOPSITAL BUILDING 



15th Floor 
14th Floor 
13th Floor 
12th Floor 
11th Floor 
10th Floor 

10th Floor 
9th Floor 
8th Floor 



34 beds - Light Care (SOQ Area) 

34 beds - Light Care (SOQ Area) 

34 beds - Light Care (SOQ Area) 

34 beds - Light Care (SOQ Area) 
66 beds - (Wards & SOQ Area) 
31 beds -' SOQ Area 
233 beds - Light Care 



50 beds 



15 beds - Alcoholic Rehab. Unit 
(Wards area) 
Psychiatric Unit 
(Wards & SOQ Area) 
50 beds - Psychiatric Unit 

(Wards - & SOQ Area) 

100 beds 



(7th Floor and below to be used for Outpatient & Ancillary) 

A possible plan for the lower existing floors would be as 
follows: 

7th Floor - Pediatrics. Clinic & Services (Wards & Present Outpatient) 

6th Floor - OB/GYN Clinics & Services (Wards & Present Outpatient) 

5th Floor - Laboratory renovation - extend into new areas. 

4th Floor - Radiology., renovation - extend into new areas. 

3rd Floor - OR Suite renovation - extend into new areas. 

2nd Floor - Dining Room & Kitchen renovation - extend into new areas) 

1st Floor - Administration, Medical Records renovation - extend into 
new areas . 

NOTE: If functional changes are required, after a core study, 
these areas can be totally redone into other uses for a 
more acceptable functional plan. 
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15th Floor 
14th Floor 
13th Floor 
12th Floor 
11th Floor 
10th Floor 
9th Floor 
8th Floor 
7th Floor 
6th Floor 
5th Floor 
4th Floor 
3rd Floor 
2nd Floor 
1st Floor 



DESIGN PLANNING 
NEW NURSING UNIT & ANCILLARY 
(FRONT OF PRESENT HOSPITAL) 



40 beds 
40 beds 
40 beds 
40 beds 
40 beds 



Medical/Surgical Unit 
Medical/Surgical Unit 
Medical/Surgical Unit 
Medical/Surgical Unit 
Medical/Surgical Unit 
4 0 beds - Medical/Surgical Unit 
4 0 beds - Medical/Surgical Unit 
4 0 beds - Medical/Surgical Unit . 
50 beds - Pediatrics 

72 beds - o.B. Unit (Oversize tower) 
laboratory (Expand existing) 
*Radiology (Expand existing) 
*52 beds - OR & ICU (Expand existing) 
*Dining Room, Kitchen, Recreation (Expand existin 
*Administration, Emergency (Expand existing) 



*NOTE ; 



This expansion of existing facilities into new 
construction least hampers the existing hospital ■ 
operation during construction; however, for" alter- 
nate functional plans, whole existing area of" 
Laboratory, Radiology, OR, and Kitchen can be 
abandoned and relocated. 
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DESIGN PLANNING 
EXISTING BUILDING EXPANSION AND NEW CONSTRUCTION CRITERIA 



1. 



Renovate the entire existing building as a 
minimum for life safety and electrical/ ' 

mechanical update: 497,500 SF 

Add new construction as follows: 402,711 SP 

a. Nursing Tower and Ancillary 240,939 SF 

b. Outpatient Building: 161,772 SF 

Bldg dimensions are approximately: 

370' x 146' = 53,924 SF 
(@3 floors = 161,772 SF) 



TOTAL 



900,211 SF 



2. Continue present floor heights into new construction - no 
ramps. 



PORTSMOUTH 



FLOOR 


FLOOR 


TO FLOOR 


15th 




12'-0" 


14 th 




12'~0" 


13th 




12 ? -0" 


12th 




12*-0" 


11th 




12*-0" 


10 th 




12*-0" 


9 th 




12'-0" 


8 th 




12'-0" 


7 th 




12'-0" 


6 th 




12'-0" 


5 th 




12'~0" 


4 th 




12*-0" 


3rd 




14 '-0" 


2nd 




14 , -0" 


1st 




14'-0" 


Crawl 


Space 


5*-0"+ 



COMPARISON HOSPITALS 





13*-6" 






13'-6 ! ' 


13'-0" 




13'-6" 


13' -0" 


13*-4" 


15 '-2" 


13'-0" 


13*-4" 


12' -8" 


12*-0" 


15'-4" 


15'-1" 


16'-8" 


(mezz) 






15'-4" 


15'-1" 


16'-8" 


15'-4" 


17'-0" 


16'~8" 




20'-0 n 




ORLANDO 


BREM. 


NURSING 


HOSP. 


HOSP . 


TOWER 



18'-0 M 

16»-0" 
le'-O" 



ANCILLARY 



BETHESDA 
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Utilize present ward area as able - possibly not O.P. 
completely - additional square footage needed by space 
requirements of new computer space program. 

Add new 3-story O.P. building to west of present hospital 
and fill the space between proposed parking garage and 
existing hospital up to third or fourth floor level; pos- 
sibly continue the north-south road under the new O.P. 
building, or design as 197 4 master plan proposal bv 
deleting the road and starting the O.P. building at grade 
level butting between the existing hospital and the pro- 
posed parking garage. 
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10 Dcc.7S 



IS 



I- rue it v c*n 



1981 



i. I>n0f0l£0 »U THOU! IHION 



S 73,970.000 



MILITARY CONSTRUCTION PROJECT DATA 



P A* TM EN T 



E. PHiOH AU TWO J)| I* TIOH 



P.L, 



J. CATCCCHV CBDC MUMS £71 



510-10 



M. BUDGET ACCOUNT NU^tfEU 



NAVY 



(. p no crai.i clement 

NUMBER 



W- PROJECT IJUMBE R 



P-002 



SECTION A . DESCRIPTION OF PROJECT 



*. INS f ABLATION 



NAVAL REGIONAL MEDICAL CENTER 



S. STATE' COUH TRY 

PORfSffiUTH, VIRGINIA 



II. PROJECT TIILE 

Hospital Mdition/Alterations 



PERMANENT 



1UCT10K 

— [X" 



b. icijI'PChmament 



T VP E OF ttQrttt 



NEW fACILITt 



b- ADDITION 



ALT t*)l A TIOM 



4- COUVEHttO* 



oth eh (Sp*etty) 



is. fiCPL ACtM £HT 



11- T VP EOT QJ| 51 C H 



*• STANDARD DtSICN 



b. HECUL DCIICM 



c- drakihc ho. 



PHYSICAL CH ARACTERI5TIC5 OF PniMARY FACILITY 
NO. CF OLDC3 1 | t. Hp, OF 1T OB.IE1 



*■ DESIGN CAPACITY 



832 bods 



(WIDTH — 



CROSS A I5d A 



1, COOLIUC 



900. 211 RF 



„"".:. 3,000 tons E°ijJlJja£LQ^flO 



l». DESCRIPTION OF YIORK TO OS PONE 

Construct nursing tower, outpatient facility, and parking 
structure as addition to present hospital building 215. 
Provide alterations to existing Bldg 215 for Life Safety 
Cede compliance, electrical/mechanical update, and renova' 
tions to existing functional areas and satisfy their inter, 
face needs for matching the. new construction. Include 
boiler plant renovation and central supervision control 
system. Facility to provide: 

594 - Acute Care Beds 
223 - Light Care Beds 
15 Alcoholic Rehab Beds ... 
832 - Total (over) 



SECTION B - COST ESTIMATES 



CM 

X 



20. PHIwAflv FACILITY 



L'/V 



JiQSpitiljL 



Additions 



-SE. 



,SF 



■Hated a 1 Eca n spar±-%staa_ 



-SE. 



■.Parking atajxfeB3°, 



1 I. IUPPQRTWC PA CI LIT I El 



I- 



_LF_ 



OSTl COST fJOOO! 



( 497,51111?. 



stool 



iod — i 49, zn 1 



6£7_ 



U- TOTAL PROJECT COST 



-£0O_1 

. r t qq 



QUANTITATIVE DATA 
fU/Af SF J 



TOTAL REQUIREMENT 



fe. EalsTINO SUBSTANDARD 



t. EXISTING ADEQUATE 



* FUNDED. HOT IN INVENTORY 



■■ ADC8UATC ASitTJ fc t t0 



UN FUNDED S»RIOR AUTHORI1ATION 



i. INCLUDED IN FY 



PROGRAM 



OlFICIUHC Y f» " • - ( - O 



900,211 



Jft. REQUIREMENT FOnPKOjCCT ' 1 " — ~— 

VHSSION AND PROJECT: To provide general/specialized clinical and hospitalization services for 



( 497,500 



AUTHORIZED 



U BLEATED PROJECT! 



active duty Navy ajid Marine Corps personnel, active duty members of the other armed services, 
3ependents of active duty personnel, and other persons as authorized by current directives. To 
provide coordinated dispensary health care services as an integral element of the Naval Regional 
iealth Care System. To provide cctrmon support services to all assigned activities. 
[^UIREr4ENT: To provide medical care to authorized beneficiaries in the Tidewater, Virginia, 



DO , F ° C R ^ T5 1 39 1 i/N OtOt-OI J-1001 



SECTION C ■ BASIS OF REQUIREMENT 



t 73,970 . 



naval ccriwunity and provide referral treatment to the Department of Defense medical region and 
Navy world wide. 

CURRENT SITUATION : Many hospital buildings date to the 1920's. These and later constructed 
buildings are not designed nor constructed to satisfy present standards of health care, 
facilities do not meet current mechanical or electrical codes for hospitals nor do they 
assimilate to existing fire protection codes and standards. 



The 



B. 1 83 I S 



p*e« no.. 



19. (Continued) 



Parking Structure - 850 vehicles 
Support Facilities: Site preparation, road 
revisions, sewer, water, storm drainage, 
upgrading, landscaping, etc 

I>Saterial Transportation System - extend from 
Fiscal and Supply Building to Buildirtj 215. 



